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Apéndices 



Apéndice 1 Formulario de Encuesta 



19/11/2016 


Encuesta de Transporte 


Encuesta de Transporte 

(Todos los datos son ANÓNIMOS) 
*Obligatorio 

1. Donde Vive? * 

Marca solo un óvalo. 

Córdoba 
( ) Toledo 

Río Segundo 
( ) Pilar 

O Laguna Larga 
Manfredi 
Oncativo 
Oliva 

James Craik 
Tío Pujio 
( ) Villa María 

(^) Otro: 


2. Edad * 

Marca solo un óvalo. 

menos de 18 
( ) 18 a 25 

( ) 26 a 35 

( ) 36 a 45 

( ) 46 a 55 

56 a 65 
66 o más 

3. Sexo * 

Marca solo un óvalo. 
Hombre 
Mujer 

Prefiero no decirlo 

4. Capacidades Diferentes * 

Marca solo un óvalo. 

O Si 
O No 


https://docs.google.eom/fornns/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 


5. Estado Civil * 

Marca solo un óvalo. 

Soltero/a 

Concubino/a - Unión de Hecho 

Casado/a 

Divorciado/a 

Separado/a de Hecho 

Viudo/a 

Otro: 

6. Posee Hijos * 

Marca solo un óvalo. 

O No 

O Si 

7. Nivel Educativo: * 

Marca solo un óvalo. 

Primario Incompleto 
Primario Completo 
Secundario Incompleto 
Secundario Completo 
Universitario/Terciario Incompleto 
Universitario/Terciario Completo 
Postgrado 

Otro: 

8. Cobertura de Salud * 

Marca solo un óvalo. 

Atención Pública 
Obra Social 
Prepaga 

Otro: 

9. Trabajo * 

Marca solo un óvalo. 

Desempleado No Buscando Trabajo 

Desempleado Buscando Trabajo 

Empleado en Relación de Dependencia Privado 

Empleado Público 

Trabajador por Cuenta Propia 

Profesional 

Jubilado/Pensionado 

Otro: 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


10. Tipo de Vivienda * 

Marca solo un óvalo. 


Encuesta de Transporte 


Casa 

Departamento 

Rancho / Casilla Fija / Villa de Emergencia 
Habitación Alquilada 
( ) Otro: 

11. Propiedad de la Vivienda * 

Marca solo un óvalo. 

Propia 
Alquilada 
Prestada / Cedida 
( ) Otro: 

Pasa a la pregunta 12. 

Datos de Transporte 

12. Cuantas Bicicletas tiene? * 

Marca solo un óvalo. 



0 

1 

2 

3 

4 

5 


Ninguna 

O 

o 

o 

O 

O 

O 

o más 

13. Cuantas Motocicletas tiene? * 

Marca solo un óvalo. 






0 

1 

2 

3 

4 

5 


Ninguna 

o 

o 

O 

O 

O 

O 

o más 

14. Cuantos Autos tiene? 

Marca solo un óvalo. 







0 

1 

2 

3 

4 

5 


Ninguno 

o 

o 

O 

O 

O 

O 

o más 


15. Posee otro vehículo? 

Marca solo un óvalo. 

O No 

Camioneta 

Camión Liviano Sin Acoplado 
Camión Con Acoplado 
Camión Con Semiremolque 

Otro: 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 

16. Ha viajado en la región o a Córdoba en el ultimo mes? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí Pasa a la pregunta 17. 

No Deja de rellenar este formulario. 

Datos del 1° Viaje 

A continuación le vamos a pedir datos del I o viaje que recuerde que realizo en el ultimo mes. 

17. A donde viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Córdoba 
( ) Toledo 

Río Segundo 
( ) Pilar 

Laguna Larga 
Manfredi 
Oncativo 
Oliva 

James Craik 
Tío Pujio 
Villa María 
Otro: 

18. En que viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Colectivo (Malvinas - Córdoba Coata - Ruta 13 - El Porvenir - Plus Ultra - Otros) 
Vehículo Propio 
Vehículo de otra persona 
Tren 

Taxi/Remis 
Transporte Privado 
Otro: 

19. Porque viajó? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Trabajo (para ir a trabajar) 

Trabajo (relaciones comerciales, pedidos, reuniones) 

Estudio 

Salud 

Tramites 

Diversión - Paseo 
Otro: 


https://docs.google.eom/fornns/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 


4/13 





19/11/2016 


Encuesta de Transporte 

20. Con que frecuencia realiza este tipo de viajes? * 

Marca solo un óvalo. 

Diaria - Todos los dias 

Semanal - una o dos veces por semana 

Mensual - una o dos veces por mes 

Una o dos veces al año 

Varias veces al año 

21. Realizo trasbordo a otro medio de transporte al llegar a destino? * 

Marca solo un óvalo. 

O No 

Si, a Taxi/Remis 

Si, a Colectivo Urbano 

Si, a Colectivo Diferencial 

Si, a Colectivo de Larga Distancia 

Si, a Transporte Privado 

Si, a Tren 

Si, a Avión 

Otro: 

22. Como fue la calidad del viaje? * 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 5 

Muy malo Q ) ( Excelente 

23. En caso de ir en vehículo particular, viajo acompañado? 

Marca solo un óvalo. 

O S( 

O No 

24. Realizo otro viaje el ultimo mes? (por otra razón o a otro lugar) * 

Marca solo un óvalo. 

Sí Pasa a la pregunta 25. 

No Deja de rellenar este formulario. 

Datos del 2° Viaje 

A continuación le vamos a pedir datos del 2 o viaje que recuerde que realizo en el ultimo mes. 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 


5/13 


19/11/2016 


Encuesta de Transporte 


25. A donde viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Córdoba 
( ) Toledo 

Río Segundo 
( ) Pilar 

O Laguna Larga 
Manfredi 
Oncativo 
Oliva 

James Craik 
Tío Pujio 
( ) Villa María 

(^) Otro: 

26. En que viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Colectivo (Malvinas - Córdoba Coata - Ruta 13 - El Porvenir - Plus Ultra - Otros) 
Vehículo Propio 
Vehículo de otra persona 
Tren 

Taxi/Remis 
Transporte Privado 
( ) Otro: 

27. Porque viajó? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Trabajo (para ir a trabajar) 

Trabajo (relaciones comerciales, pedidos, reuniones) 

Estudio 

Salud 

Tramites 

Diversión - Paseo 
Otro: 

28. Con que frecuencia realiza este tipo de viajes? * 

Marca solo un óvalo. 

Diaria - Todos los dias 

Semanal - una o dos veces por semana 

Mensual - una o dos veces por mes 

Una o dos veces al año 

Varias veces al año 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 

29. Realizo trasbordo a otro medio de transporte al llegar a destino? * 

Marca solo un óvalo. 

O N ° 

Si, a Taxi/Remis 

Si, a Colectivo Urbano 

Si, a Colectivo Diferencial 

Si, a Colectivo de Larga Distancia 

Si, a Transporte Privado 

Si, a Tren 

Si, a Avión 

Otro: 

30. Como fue la calidad del viaje? * 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 5 

Muy malo Excelente 

31. En caso de ir en vehículo particular, viajo acompañado? 

Marca solo un óvalo. 

O S( 

O No 

32. Realizo otro viaje el ultimo mes? (por otra razón o a otro lugar) * 

Marca solo un óvalo. 

Sí Pasa a la pregunta 33. 

No Deja de rellenar este formulario. 

Datos del 3° Viaje 

A continuación le vamos a pedir datos del 3 o viaje que recuerde que realizo en el ultimo mes. 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 


33. A donde viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Córdoba 
( ) Toledo 

Río Segundo 
( ) Pilar 

O Laguna Larga 
Manfredi 
Oncativo 
Oliva 

James Craik 
Tío Pujio 
( ) Villa María 

(33 Otro: 

34. En que viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Colectivo (Malvinas - Córdoba Coata - Ruta 13 - El Porvenir - Plus Ultra - Otros) 
Vehículo Propio 
Vehículo de otra persona 
Tren 

Taxi/Remis 
Transporte Privado 
( ) Otro: 

35. Porque viajó? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Trabajo (para ir a trabajar) 

Trabajo (relaciones comerciales, pedidos, reuniones) 

Estudio 

Salud 

Tramites 

Diversión - Paseo 
Otro: 

36. Con que frecuencia realiza este tipo de viajes? * 

Marca solo un óvalo. 

Diaria - Todos los dias 

Semanal - una o dos veces por semana 

Mensual - una o dos veces por mes 

Una o dos veces al año 

Varias veces al año 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 

37. Realizo trasbordo a otro medio de transporte al llegar a destino? * 

Marca solo un óvalo. 

O N ° 

Si, a Taxi/Remis 

Si, a Colectivo Urbano 

Si, a Colectivo Diferencial 

Si, a Colectivo de Larga Distancia 

Si, a Transporte Privado 

Si, a Tren 

Si, a Avión 

Otro: 

38. Como fue la calidad del viaje? * 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 5 

Muy malo Excelente 

39. En caso de ir en vehículo particular, viajo acompañado? 

Marca solo un óvalo. 

O S( 

O No 

40. Realizo otro viaje el ultimo mes? (por otra razón o a otro lugar) * 

Marca solo un óvalo. 

Sí Pasa a la pregunta 41. 

No Deja de rellenar este formulario. 

Datos del 4° Viaje 

A continuación le vamos a pedir datos del 4 o viaje que recuerde que realizo en el ultimo mes. 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 


41. A donde viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Córdoba 
( ) Toledo 

Río Segundo 
( ) Pilar 

O Laguna Larga 
Manfredi 
Oncativo 
Oliva 

James Craik 
Tío Pujio 
( ) Villa María 

(^) Otro: 

42. En que viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Colectivo (Malvinas - Córdoba Coata - Ruta 13 - El Porvenir - Plus Ultra - Otros) 
Vehículo Propio 
Vehículo de otra persona 
Tren 

Taxi/Remis 
Transporte Privado 
( ) Otro: 

43. Porque viajó? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Trabajo (para ir a trabajar) 

Trabajo (relaciones comerciales, pedidos, reuniones) 

Estudio 

Salud 

Tramites 

Diversión - Paseo 
Otro: 

44. Con que frecuencia realiza este tipo de viajes? * 

Marca solo un óvalo. 

Diaria - Todos los dias 

Semanal - una o dos veces por semana 

Mensual - una o dos veces por mes 

Una o dos veces al año 

Varias veces al año 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 

45. Realizo trasbordo a otro medio de transporte al llegar a destino? * 

Marca solo un óvalo. 

O N ° 

Si, a Taxi/Remis 

Si, a Colectivo Urbano 

Si, a Colectivo Diferencial 

Si, a Colectivo de Larga Distancia 

Si, a Transporte Privado 

Si, a Tren 

Si, a Avión 

Otro: 

46. Como fue la calidad del viaje? * 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 5 

Muy malo Excelente 

47. En caso de ir en vehículo particular, viajo acompañado? 

Marca solo un óvalo. 

O S( 

O No 

48. Realizo otro viaje el ultimo mes? (por otra razón o a otro lugar) * 

Marca solo un óvalo. 

Sí Pasa a la pregunta 49. 

No Deja de rellenar este formulario. 

Datos del 5° Viaje 

A continuación le vamos a pedir datos del 5 o viaje que recuerde que realizo en el ultimo mes. 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 


49. A donde viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Córdoba 
( ) Toledo 

Río Segundo 
( ) Pilar 

O Laguna Larga 
Manfredi 
Oncativo 
Oliva 

James Craik 
Tío Pujio 
( ) Villa María 

Otro: 

50. En que viajó? * 

Marca solo un óvalo. 

Colectivo (Malvinas - Córdoba Coata - Ruta 13 - El Porvenir - Plus Ultra - Otros) 
Vehículo Propio 
Vehículo de otra persona 
Tren 

Taxi/Remis 
Transporte Privado 
( ) Otro: 

51. Porque viajó? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Trabajo (para ir a trabajar) 

Trabajo (relaciones comerciales, pedidos, reuniones) 

Estudio 

Salud 

Tramites 

Diversión - Paseo 
Otro: 

52. Con que frecuencia realiza este tipo de viajes? * 

Marca solo un óvalo. 

Diaria - Todos los dias 

Semanal - una o dos veces por semana 

Mensual - una o dos veces por mes 

Una o dos veces al año 

Varias veces al año 


https://docs.google.eom/forms/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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19/11/2016 


Encuesta de Transporte 

53. Realizo trasbordo a otro medio de transporte al llegar a destino? * 

Marca solo un óvalo. 

O No 

Si, a Taxi/Remis 

Si, a Colectivo Urbano 

Si, a Colectivo Diferencial 

Si, a Colectivo de Larga Distancia 

Si, a Transporte Privado 

Si, a Tren 

Si, a Avión 

Otro: 

54. Como fue la calidad del viaje? * 

Marca solo un óvalo. 

0 1 2 3 4 5 

Muy malo ( ) Excelente 

55. En caso de ir en vehículo particular, viajo acompañado? 

Marca solo un óvalo. 

O Sl 
O No 

56. En este estudio solo consideramos hasta el 5 o viaje. Agradecemos tu atención. * 

Marca solo un óvalo. 

Finalizar Encuesta Deja de rellenar este formulario. 


Con la tecnología de 

^ Google Forms 


https://docs.google.eom/fornns/d/1rannbzvGjNx_aMmR7ZnAjjgDnnvpyrwkqwesMegkrKivM/edit 
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Apéndice 2 Material Rodante 



INSTITUCIONAL 

LOCOMOTORA 

COCHE MOTOR 

PRENSA 

CONTACTO 


Home 

- Coche motor 


COCHE MOTOR 

CMM 400-2 


Unidad bidirecdonai compuesta por dos vehículos, uno motriz y otro remolcado. 

■ Trocha: disponible en 1676, 1435 y 1000 mm. 

■ Cabinas de conducción en ambos extremos, 

• S/síema de tracción con motor diesel y transmisión hidrodinámica- 



CABINA DE CONDUCCIÓN 



Dispone de un pupitre de comando sobre el que se ubican las palancas de aceleración y frenado, e instrumental de control correspondiente, pantalla de color tipo 
TOUCH SCREEN para visuaüzación de datos, pantalla de color de las cámaras de video retrovisoras, los interruptores de iluminación exterior e interior, 
señalización y alarmas. - Los retrovisores están construidos por dos cámaras de video colocadas sobre cada una de las puertas laterales de acceso a las cabinas 












de conducción - En la parte superior del parabrisas se encuentra un cartel de destino conformado por una matriz de diodos LED programables de amplia 
visibilidad. 



Motor 

- Marca Scania. 

-Potencia: 294 KW-40Q HF. 

- Turbo sobrealimentado. 

TRANSMISIÓN HIDRO DIXÁC MICA: 


- Marca Aüsoil 

- Hidrodinámica. 

- Potencia: 5ÜÜHP. 

- Con convertidor de cupla. 

- 6 velocidades de avance. 

- 1 velocidad de retroceso. 

CAJA PUENTE: 

- Marca Materfer. 

- Con reducción de 3.2 a 1. 

- Inversor de marcha y desbloqueo para 6G0HP. 


SALONES DE PASAJEROS 







- Puertas de acceso lateral en el centro del coche, tipo pantógrafo, dobles y de accionamiento automático. Aire comprimido. 

- Sector sanitario: cuenta con inodoro de acero inoxidable, lavado y accesorios. 

- Sistema de acondicionamiento de aire para funciones de ventilación, calefacción, refrigeración y deshumidificación de las salas de pasajeros. 
-Asientos fijos, dobles, unidireccionales, con respaldar reclinable, con apoyabrazos, tapizados con pana y cinturones de seguridad. 

- Revestimientos en placas de PRFV. 

- Iluminación intema con LEDS. 



BOGIES: 


- Marca Materfer. 

- De acero soldado con bajo nivel de mantenimiento. 

FRENOS: 


- De discos ventilados a aire conprimido. 

- Con compresor directamente acoplado al motor. 

- Equipo de filtro y secado. 










- Depósitos de aire. 

- Equipo de freno Knorr Bremse. 

DATOS GENERALES 



• PLANTA INDUSTRIAL CÓRDOBA 
Av. GraL Savio 4509 

(X5925XAD) Ferreyra, Córdoba, Argentina. 

• PLANTA INDUSTRIAL ROSARIO 
Av. San Martín 1756 

(S2152EDR) Granadero Baigorria, Santa Fé, Argentina. 

• DATOS DE CONTACTO 

Tel: (+54) 11 4778 1234 
www.materfer.com | Mail: info@materfer.com 


Copyright © Materfer - 2013 todos los derechos reservados 
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CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, creamos soluciones ferroviarias 


Ayudas de navegación 

• Ir al al menú principal 

• Ir al Inicio 

• Ir a Compañía 

• Ir a Productos y servicios 

• Ir a Eco CAF 

• Ir a Innovación y tecnología 

• Ir a Accesibilidad ferrocarriles 

• Ir a Accionistas e inversores 

• Ir a Mapa web 

• Ir a Ir al contenido 

• Ir a Contacto 

• Contacto 

• Proveedores 

• Trabaja en CAF 

• Sala de prensa 


Tu búsqueda aquí Tu búsqueda aquí 


Buscar 


Menú Idioma ESPAÑOL 



• Compañía 

• Productos y 
servicios 

o Material rodante 
ó Rodajes 

o Equipos de tracción y comunicación 

o Señalización 
o Servicios 

o Sistemas de transporte 

• ECO CAF 

• Innovación y tecnología 

• Accesibilidad Ferrocarriles 

• Accionistas e inversores 

• Inicio 

• Productos y servicios 

• Regionales 

• Civity 

• Material rodante 

o Alta velocidad 
o Regionales 
o Cercanías 
o Metros 

o LRVs y Tren-Tram 
o Tranvías y metros ligeros 

o Locomotoras 

• Rodajes 

• Equipos de tracción y comunicación 

• Señalización 

• Servicios 

• Sistemas de transporte 


http://www.caf.net/es/productos-servicios/familia/civity/datos-tecnicos.php 
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CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, creamos soluciones ferroviarias 


CAF en el Mundo 




CIVITY 


Datos técnicos 

Prestaciones 

• Velocidad máxima: 160km/h (Adaptable hasta 200 km/h) 

• N° de motores: Adaptable, con un mínimo de 4 

• Potencia total de tracción (régimen continuo): Hasta 2.880kW 

• Potencia máxima en llanta: Hasta 4.000kW 

• Potencia auxiliar (régimen continuo): Hasta 600 kVA 

• Aceleración media (0-40 km/h): Hasta 1,3 m/s 2 

• Deceleración máxima freno de servicio: Ajustable hasta 1,1 m/s 2 

• Deceleración máxima freno de urgencia: Ajustable hasta 1,1 m/s 2 


http://www.caf.net/es/productos-servicios/familia/civity/datos-tecnicos.php 
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CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, creamos soluciones ferroviarias 


Plazas 

• Hasta 1044: (para tren de 8 coches con 4 personas/m 2 ) 

Dimensiones 

• Coche cabina: 21.500 mm 

• Coche intermedio: 16.200 mm 

• Anchura de caja: 2.880 mm 

• Altura mínima de piso: 600 mm 

• Altura tren: 4.300 mm 

• Diámetro de rueda nueva: 850 mm 

• Descripción 

o Modularidad 
o Zona polivalente 
0 Gama Civitv 

• Datos técnicos 

• Accesibilidad 

• Medio ambiente 


©2013 CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 

• Aviso Legal 

• Política de Cookies 

• Mapa del sitio 

• Accesibilidad 


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando 
su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche 
el enlace para mayor información. 

OK. ENTENDIDO Más Información 


http://www.caf.net/es/productos-servicios/familia/civity/datos-tecnicos.php 
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Apéndice 3 Planillas de Relevamiento de Campo 



Id 

Progresiva a 
Rosario 
(km) 

Progresiva 
Local (km) 

Cruce Vial 

Clasificado 

n 

Tipo 

General 

Tipo 

Señalización PaN 

Tipo Vial 

Condición Legal 

Observaciones 

PaNl 

249,900 

0,900 

- 

Urbano 

PaN 


Tierra 


Km. Aprox 

PaN2 

252,966 

3,966 

Bv Sarmiento - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento Asfalto 

Regular 

Barreras Dobles x 2. Km 554,026 a Bs 

As 

PaN3 

253,246 

4,246 

Calle San Luis - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento Asfalto 

Regular 

Barreras Dobles 

PaN4 

253,355 

4,355 

Calle Tucumán - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 

Barreras Dobles 

PaN5 

253,484 

4,484 

Calle Mendoza - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 

Barreras Dobles 

PaN6 

253,610 

4,610 

Calle Entre Ríos - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento H° 

Regular 

Barreras Dobles 

PaN7 

253,900 

4,900 

Calle Bs. As. - Villa María 

Urbano 

PbN 

- 


Regular 

Km. Aprox. 

PaN8 

254,280 

5,280 

Calle San Juan - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 


PaN9 

254,818 

5,818 

Calle Salta - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 

Barreras Dobles 

PaNlO 

255,087 

6,087 

Bv. Velez Sarsfield - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 

Km. Aprox. Barreras Dobles 

PaNll 

257,107 

8,107 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN12 

259,581 

10,581 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN13 

261,031 

12,031 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

| Señalización pasiva | 

Tierra 


km. Aprox. Huellas 

PaN14 

265,337 

16,337 

Camino Rural 

Rural 

PaN 


Tierra 

Regular 


PaN15 

270,692 

21,692 

Calle Rioja - Tío Pujio 

Urbano 

PaN 


Tierra 



PaN16 

270,822 

21,822 

Calle Córdoba - Tío Pujio 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN17 

271,381 

22,381 

Calle Montevideo - Tío Pujio 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Pavimento H° 

Regular 


PaN18 

275,287 

26,287 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN19 

276,943 

27,943 

Cerrado 

Rural 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN20 

283,007 

34,007 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN21 

284,477 

35,477 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Desconocido 

Km. Aprox. 

PaN22 

286,975 

37,975 

Cerrado 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

- 

Regular 

588,067 a Bs As 

PaN23 

287,974 

38,974 

Malvinas Arg. - James Craik 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 


PaN24 

288,640 

39,640 

Pasteur - James Craik 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento H° 

Regular 


PaN25 

289,288 

40,288 

Empresa Punta del Agua 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN26 

293,835 

44,835 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN27 

296,468 

47,468 

Cerrado 

Rural 

PaN 

- 

Tierra 

Regular 


PaN28 

298,690 

49,690 

Cerrado 

Rural 

PaN 

- 

Tierra 

Cerrado 

- 

PaN29 

301,587 

52,587 

Cementerio 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 

602,175 a BsAs 

PaN30 

303,148 

54,148 

Acceso Colonia Vidal Abal 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN31 

304,322 

55,322 

Francia/San Lorenzo - Oliva 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 


PaN32 

305,525 

56,525 

Rivadavia - Oliva 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento H° 

Regular 


PaN33 

306,789 

57,789 

Rotonda Oliva 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN34 

311,987 

62,987 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN35 

317,388 

68,388 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN36 

321,100 

72,100 

Calle La Pampa - Frigorífico -One. 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Desconocido 

Km. Aprox. Señalizado por NCA. 

PaN37 

322,581 

73,581 

Calle Matta/Castelli - Oncativo 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 


PaN38 

323,095 

74,095 

Calle Paso/AIem - Oncativo 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento H° 

Regular 




































































Id 

Progresiva a 
Rosario 
(km) 

Progresiva 
Local (km) 

Cruce Vial 

Clasificado 

n 

Tipo 

General 

Tipo 

Señalización PaN 

Tipo Vial 

Condición Legal 

Observaciones 

PaN39 

323,779 

74,779 

Calle Independencia - Oncativo 

Urbano 

PaN 


Pavimento Adoquín 


Km Aprox. Abierto por Mun. de 

Oncativo 

PaN40 

328,151 

79,151 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN41 

330,854 

81,854 

Acceso INTA EEA Manfredi 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN42 

332,090 

83,090 

Calle España - Manfredi 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN43 

333,110 

84,110 

Calle Italia - Manfredi 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN44 

336,530 

87,530 

Campo Ciriacci 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN45 

341,421 

92,421 

Calle Güemes/Alberdi - L. Larga 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 


PaN46 

342,086 

93,086 

Calle Paso/Moreno- L. Larga 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento H° 

Regular 


PaN47 

346,523 

97,523 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN48 

351,094 

102,094 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN49 

354,429 

105,429 

Bv. Argentino - Pilar 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Pavimento H° 

Regular 

Empalme a Villa del Rosario 

PaN50 

354,999 

105,999 

Calle 9 de Julio - Pilar 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento H° 


Km Aprox. Abierto por Mun. de Pilar 

PaN51 

355,273 

106,273 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN52 

355,569 

106,569 

Calle G. Giotto/ - Pilar 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN53 

356,520 

107,520 

Calle J.D. Perón - Pilar 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN54 

357,790 

108,790 

- 

Rural 

PbN 

- 

- 

Desconocido 

Km. Aprox. Bajo Puente 

PaN55 

358,183 

109,183 

Calle Stgo. del Estero Sur - Río II 

Urbano 

PaN 


Tierra 

Regular 


PaN56 

358,423 

109,423 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN57 

358,487 

109,487 

Calle López - Río II 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Tierra 

Regular 


PaN58 

359,143 

110,143 

Calle San Martín - Río II 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento H° 

Regular 


PaN59 

359,284 

110,284 

Calle Rivadavia - Río II 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento H° 

Regular 


PaN60 

359,860 

110,860 

Calle Rep. De Siria - Río II 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 

661,178 a Bs As 

PaN61 

360,340 

111,340 

Ruta Provincial C45 

Rural 

PsN 

- 

- 

Regular 

Intrusión en vía a Alta Gracia 

PaN62 

360,905 

111,905 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN63 

361,871 

112,871 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN64 

366,660 

117,660 

Camino Rural 

Rural 

PaN 


Tierra 


km. Aprox. Huellas 

PaN65 

367,332 

118,332 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

- 

- 

Cerrado 


PaN66 

368,251 

119,251 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 

669,378 a Bs As (Dif. 301,127) 

PaN67 

372,861 

123,861 

Calle Liniers - Toledo 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN68 

373,443 

124,443 

Calle Mitre - Toledo 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN69 

375,494 

126,494 

PaN Particular 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 

676,621a BsAs 

PaN70 

376,800 

127,800 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN71 

377,723 

128,723 

Cerrado 

Rural 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN72 

378,619 

129,619 

Cruce Km. 680 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN73 

379,459 

130,459 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 

PaN Particular 

PaN74 

380,419 

131,419 

Camino Rural 

Rural 

PaN 


Tierra 


Km. Aprox. 

PaN75 

381,400 

132,400 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN76 

382,798 

133,798 

Cruce La Carbonada 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 

















































































Id 

Progresiva a 
Rosario 
(km) 

Progresiva 
Local (km) 

Cruce Vial 

Clasificació 

n 

Tipo 

General 

Tipo 

Señalización PaN 

Tipo Vial 

Condición Legal 

Observaciones 

PaN77 

383,633 

134,633 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Desconocido 

Km. Aprox. Señalizado por NCA 

PaN78 

383,813 

134,813 

PaN Particular 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN79 

384,984 

135,984 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN80 

385,514 

136,514 

PaN Particular - Cerrado 

Rural 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN81 

385,922 

136,922 

PaN Particular - Cerrado 

Rural 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN82 

387,115 

138,115 

Cerrado 

Rural 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN83 

387,333 

138,333 

Ruta Provincial Interfabricas 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento Asfalto 

Regular 


PaN84 

387,853 

138,853 

Acceso NCA 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Tierra 

Desconocido 

Km. Aprox. Señalizado por NCA 

PaN85 

388,053 

139,053 

Cargo - Cba. 

Urbano 

PaN 

Señalización pasiva 

Tierra 

Regular 


PaN86 

388,525 

139,525 

Fiat - Cba. 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

Pavimento Asfalto 

Regular 

Km. 689,652 desde Bs. As. 

PaN87 

389,556 

140,556 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

- 

- 

Cerrado 


PaN88 

389,755 

140,755 

RN A019 - Av. Circunvalación 

Urbano 

PsN 

- 

- 

Regular 

2 Puentes - Km aprox. 

PaN89 

390,922 

141,922 

Calle De Luque/Ucacha - Cba. 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento Asfalto 

Regular 


PaN90 

391,708 

142,708 

Av. Sabattini - Cba. 

Urbano 

PsN 

- 

- 

Regular 

Km. 692,835 desde Bs. As. Trinchera 

PaN91 

392,830 

143,830 

Calle Sgto. Cabral - Cba. 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento Asfalto 

Regular 


PaN92 

393,431 

144,431 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

- 

- 

Cerrado 

- 

PaN93 

393,580 

144,580 

Calle Issasa/Galindez - Cba. 

Urbano 

PbN 

- 

- 

Regular 

- 

PaN94 

393,945 

144,945 

Calle Asunción - Cba. 

Urbano 

PbN 

- 

- 

Regular 

- 

PaN95 

394,585 

145,585 

Calle Agustín Garzón - Cba. 

Urbano 

PaN 

Barreras Manuales 

Pavimento Asfalto 

Regular 

- 

PaN96 

394,650 

145,650 

Calle Bajada Pucará - Cba. 

Urbano 

PsN 

- 

- 

Regular 

2 Puentes 

PaN97 

395,196 

146,196 

Calle Lugones - Cba. 

Urbano 

PsN 

- 

- 

Regular 

2 Puentes 



































ID 

Progresiva a 
Rosario 
(km) 

Progresiva 

Local 

(Km) 

Punto 

relevado 

Obra 

Cant. 

Tramos/Caño 

s 

Longitud del 

tramo 

Sección 

Material 

Hidrología 

Observaciones 

Sector 

OdAl 

251,968 

2,968 

P2 

Puente 

1 

5 




Reconstruido en 1912 

Urbano 

OdA2 

252,247 

3,247 


Puente 

1 

5 




Reconstruido en 1912 

Urbano 

OdA3 

252,743 

3,743 


Puente 

1 

5 




Reconstruido en 1912 

Urbano 

OdA4 

273,321 

24,321 

P17 

Puente 

3 

4 




Daño de estribos 

Rural 

OdA5 

276,701 

27,701 


Alcantarilla 

1 

1 

Diámetro 1 m 



Era alcantarilla de madera 

Rural 

OdA6 

282,248 

33,248 


Alcantarilla 

1 

1 





Rural 

OdA7 

290,526 

41,526 


Alcantarilla 

1 

3 





Rural 

OdA8 

292,205 

43,205 


Alcantarilla 

1 

3 





Rural 

OdA9 

292,286 

43,286 


Alcantarilla 

1 

3 





Rural 

OdAlO 

294,065 

45,065 


Alcantarilla 

2 

1,65 

Bóveda 




Rural 

OdAll 

295,033 

46,033 


Alcantarilla 

1 

3 




De madera doble 

Rural 

OdA12 

295,417 

46,417 


Alcantarilla 

1 

3 





Rural 

OdA13 

299,500 

50,500 

P27 

Alcantarilla 



4 tubos 

Acero ondulado 



Rural 

OdA14 

300,048 

51,048 


Puente 

2 

2 

4 tubos 

Hormigón 



Rural 

OdA15 

306,000 

57,000 

J3 

Alcantarilla 



4 tubos 

Hormigón 


Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA16 

316,500 

67,500 

J6 

Alcantarilla 



5 tubos 

Hormigón 


Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA17 

319,100 

70,100 

J7 

Alcantarilla 



2 tubos 

Piedra 


Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA18 

323,326 

74,326 

J12 

Alcantarilla 

1 

1 





Urbano 

OdA19 

324,300 

75,300 

J14 

Alcantarilla 



5 tubos 

Acero ondulado 


Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA20 

324,700 

75,700 

J15 

Alcantarilla 



3 tubos 

Acero ondulado 


Pgr. Aprox.. Era Bóveda 

Rural 

OdA21 

327,600 

78,600 

J21 

Alcantarilla 



6 tubos 

Acero ondulado 


Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA22 

333,500 

84,500 

J25 

Alcantarilla 






Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA23 

333,500 

84,500 

J26 

Alcantarilla 



5 tubos 

Acero ondulado 


Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA24 

333,500 

84,500 

J27 

Alcantarilla 



6 tubos 

Acero ondulado 


Pgr. Aprox. 

Rural 

OdA25 

336,786 

87,786 


Alcantarilla 



Caño 50 x 50 



Caño de madera dura 

Rural 

OdA26 

337,057 

88,057 


Alcantarilla 







Rural 

OdA27 

338,119 

89,119 

J29 

Alcantarilla 


3 





Rural 

OdA28 

342,268 

93,268 


Alcantarilla 






Drenaje Urbano. Pgr. Aprox. 

Urbano 

OdA29 

342,402 

93,402 


Alcantarilla 






Drenaje Rural. Pgr. Aprox. 

Urbano 

OdA30 

355,998 

106,998 


Puente 

2 

1,8 



Canal irrigación 


Urbano 

OdA31 

356,685 

107,685 


Puente 

2 

14,3 




Reconstruido en 1910 

Rural 

OdA32 

357,614 

108,614 


Puente 

13 

2xl9.5m+llx32m 



Río Segundo 

Renovado en 1908 

Rural 

OdA33 

358,492 

109,492 


Alcantarilla 


0,62 





Urbano 

OdA34 

359,739 

110,739 


Alcantarilla 


1,06 

Bóveda 




Urbano 

OdA35 

360,522 

111,522 


Alcantarilla 


2 





Rural 

OdA36 

361,860 

112,860 


Alcantarilla 

2 

4,32 



Canal 


Rural 

OdA37 

364,820 

115,820 


Alcantarilla 



Diámetro 0.60 m 

Caño armado 



Rural 

OdA38 

364,867 

115,867 


Alcantarilla 



Diámetro 0.60 m 

Caño armado 



Rural 

OdA39 

367,150 

118,150 


Alcantarilla 



Diámetro 1 m 

Caño armado 



Rural 

OdA40 

368,968 

119,968 


Alcantarilla 







Rural 

OdA41 

369,800 

120,800 


Alcantarilla 



Diámetro 1 m 

Caño H.G. "Armeo" 



Rural 

OdA42 

370,263 

121,263 


Alcantarilla 


4,71 

Bóveda 




Rural 





























































ID 

Progresiva a 
Rosario 
(km) 

Progresiva 

Local 

(Km) 

Punto 

relevado 

Obra 

Cant. 

Tramos/Caño 

s 

Longitud del 

tramo 

Sección 

Material 

Hidrología 

Observaciones 

Sector 

OdA43 

375,100 

126,100 


Alcantarilla 




Caño H.G. "Armeo" 


Sifón 

Rural 

OdA44 

376,697 

127,697 


Alcantarilla 


0,6 



Canal de irrigación 


Rural 

OdA45 

378,173 

129,173 


Alcantarilla 







Rural 

OdA46 

386,110 

137,110 


Alcantarilla 


3,36 



Canal de irrigación 

Sifones con 2 compuertas 

Rural 

OdA47 

388,840 

139,840 


Alcantarilla 


1,6 




FIAT 

Urbano 

OdA48 

389,730 

140,730 


Alcantarilla 


1,2 



Canal de irrigación 


Urbano 

OdA49 

391,054 

142,054 


Alcantarilla 


1,32 





Urbano 

OdA50 

391,731 

142,731 


Alcantarilla 



Diámetro 1 m 



Sifón 

Urbano 

OdA51 

391,725 

142,725 


Alcantarilla 




Caño armado 


Sifón 

Urbano 

OdA52 

391,917 

142,917 


Alcantarilla 



Diámetro 1 m 




Urbano 

OdA53 

392,262 

143,262 


Alcantarilla 

3 


Caño 

Acero ondulado 



Urbano 

OdA54 

392,414 

143,414 


Alcantarilla 



Bóveda 

Mampostería 



Urbano 

OdA55 

392,679 

143,679 


Alcantarilla 



Bóveda de 1 m 




Urbano 

OdA56 

392,873 

143,873 


Alcantarilla 


3,16 





Urbano 

OdA57 

393,035 

144,035 


Alcantarilla 


3 





Urbano 

OdA58 

393,166 

144,166 


Alcantarilla 



Bóveda de 2 m 




Urbano 

OdA59 

393,338 

144,338 


Alcantarilla 



Bóveda de 1 m 




Urbano 

OdA60 

393,476 

144,476 


Alcantarilla 



Bóveda de 2 m 




Urbano 

OdA61 

393,579 

144,579 


Puente 







Urbano 

OdA62 

393,764 

144,764 


Alcantarilla 



Bóveda 




Urbano 

OdA63 

393,943 

144,943 


Alcantarilla 


6,03 

Bóveda 




Urbano 

OdA64 

394,355 

145,355 


Alcantarilla 


3,08 





Urbano 

OdA65 

394,650 

145,650 


Puente 

2 

3 





Urbano 








































fü 

c 

o 

IM 


Observaciones 


Fotografía 


FC1 


PaNl 


FC2 


OdAl 


= ro 

> 5 * 


_Q 

4_ 

Z> 


Q 

s_ 

Z> 


249,000 


249,900 


250,000 


251,968 


0,000 


0,900 


1,000 


2,968 


P2 


Urbano 


Urbano 


Urbano 


Urbano 


Inicio de Tramo 


PaN 


Playa de 
Maniobra 


Puente 


Malo 


Muy Malo 


Muy Bueno 


Km. Aprox. 

Predio abandonado, vagones y 
locomotoras radiadas. 

Sin intrusiones. 


Uso irregular como paso bajo 
nivel. 





OdA2 


rn 03 C 
(T3 S- 

= fD 

> 1 -s 

^ Z) 


252,247 


3,247 


Urbano 


Puente 


OdA3 


= b= ro 

> 1 -e 

^ Z) 


252,743 


3,743 


Urbano 


Puente 


_Q 

i- 

=) 


PaN2 


252,966 


3,966 


Urbano 


PaN 


Muy Bueno 


Bv Sarmiento - Villa María 


_Q 

i- 

=) 


PaN3 


253,246 


4,246 


Urbano 


PaN 


Regular 


Calle San Luis - Villa María 



PaN4 


rn C 

03 s - 

= fD 

> 1 -e 

^ Z) 


253,355 


4,355 


Urbano 


PaN 


Calle Tucumán - Villa María 


PaN5 


253,484 


4,484 


Urbano 


PaN 


Muy Bueno 


Calle Mendoza - Villa María 


PaN6 


253,610 


4,610 


Urbano 


PaN 


Muy Bueno 


Calle Entre Ríos - Villa María 










































fO 

c 

o 

IM 


Observaciones 


Fotografía 


El 


PaN7 


253,619 


253,900 


4,619 


4,900 


Urbano 


Urbano 


Estación 


PbN 


Muy Bueno 


Excelente 


Estación Villa María 


Calle Bs. As. - Villa María 



PaN8 


254,280 


5,280 


Urbano 


PaN 


Muy Bueno 


Calle San Juan - Villa María 
Cabin de señales sin uso, bien 
mantenido. 


PaN9 


254,818 


5,818 


Urbano 


PaN 


Muy Bueno 


Calle Salta - Villa María 


PaNlO 


255,087 


6,087 


Urbano 


PaN 


Muy Bueno 


Bv. Velez Sarsfield - Villa María 



PaNll 


257,107 


8,107 


12 


Rural 


PaN 


Bueno 


PaN12 


259,581 


10,581 


13 


Rural 


PaN 


Bueno 




FC3 


1 9 . — 

ro , ro 


260,000 


11,000 


Rural 


Vegetación 


Bueno 


Arboleda densa hasta km 262 
aprox. 


PaN13 


1 2 — 
_ro ro 

5 ™ o = 


261,031 


12,031 


Rural 


PaN 


Km. Aprox. 
Irregular - Huella 


FC4 


261,400 


12,400 


14 


Rural 


Casilla FFCC 


Regular 


Km. Aprox. 

Casilla sin Uso Ferroviario 
Intrusada como vivienda. 














































fO 

c 

o 

IM 


Observaciones 


Fotografía 


FC5 


265,339 


16,339 


Rural 


PaN 



PaN15 


PaN16 


E2 


PaN17 


OdA4 


PaN18 


E 


E 


270,692 


21,692 


Urbano 


PaN 


Calle Rioja - Tío Pujío 
Irregular 


270,822 


21,822 


15 


Urbano 


PaN 


Calle Córdoba - Tío Pujío 


271,126 


22,126 


Urbano 


Estación 


Regular 


Estación Tío Pujío 
Usurpada 

Vías Auxiliares Levantadas 



271,381 


22,381 


16 


Urbano 


PaN 


Calle Montevideo - Tío Pujío 





273,321 


24,321 


17 


Rural 


Puente 


Malo 


Daño en Estribos de 
mamposteria. 

Zona de anegamiento aguas 
arriba y aguas abajo. 

Escurrimiento semi permanente. ív $¡jS 



275,287 


26,287 


18 


Rural 


PaN 


Regular 



FC6 


E -7S 


275,700 


26,700 


Rural 


Vegetación 


Regular 


Arbolada de densidad media con 
tramos intermitentes hasta Tío 
Pujío. 


OdA5 


276,701 


27,701 


Rural 


Alcantarilla 


PaN19 


u 

</) 

cu 


276,943 


27,943 


Rural 


PaN 


Cerrado 


OdA6 


o 2 _ 

: zr U TO 


v— E 


282,248 


33,248 


Rural 


Alcantarilla 


Zona de anegamiento aguas 
arriba y aguas abajo. Se visualiza 
señales de escurrimientos 
importantes. 
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c 

o 
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Observaciones 


Fotografía 


PaN20 


PaN21 


u 

en 

O) 


U 

en 

O) 


283,007 


284,477 


34,007 


35,477 


19 


20 


Rural 


Rural 


PaN 


PaN 


Regular 



En laterales cruza un paleocauce 
con retiro de arena y afloración 
de agua en superfice. 



PaN22 


PaN23 




286,975 


37,975 


Rural 


PaN 


Cerrado 


E => 


287,974 


38,974 


21 


Urbano 


PaN 


Bueno 


Malvinas Arg. - James Craik 



E3 


PaN24 


FC7 


PaN 25 


OdA7 


E => 


E => 


E => 


> 

O 


288,234 


39,234 


Urbano 


Estación 


Regular 


Estación James Craik 
Cedida a la Municipalidad 


288,640 


39,640 


22 


Urbano 


PaN 


Bueno 


Pasteur - James Craik 



288,650 


Urbano 


Cabin 


Muy Bueno 


Km. Aprox. 

Cabin de señales y maniobra en 
uso 



289,288 


40,288 


Rural 


PaN 


Regular 


Empresa Punta del Agua 



290,526 


41,526 


23 


Rural 


Alcantarilla 


Descarga de un canal lateral a la 
via. 

Anegamiento aguas abajo en 
cuntea de ruta. 



OdA7 


o a: 


290,526 


41,526 


Rural 


Hidrología 


Malo 


Canal lateral a la zona de via, con 
anegamientos en distintos 
sectores. 
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c 

o 

IM 


Observaciones 


Fotografía 


OdA8 


OdA9 


PaN26 


292,205 


292,286 


293,835 


43,205 


43,286 


44,835 


24 


Rural 


Rural 


Rural 


Alcantarilla 


Alcantarilla 


PaN 




OdAlO 


E ro = 


O al 


294,065 


45,065 


Rural 


Alcantarilla 


Posible punto de escurrimiento 
de laguna temporaria abuas 
arriba. 


OdAll 


O ££ 


295,033 


46,033 


Rural 


Alcantarilla 


Zona de anegamiento aguas 
aguas abajo en cuneta de ruta. 


OdA12 


E '¡5 = 


O o: 


295,417 


46,417 


Rural 


Alcantarilla 


PaN27 


O tz 


296,468 


47,468 


526(camino) 


Rural 


PaN 


PaN28 


E '¡5 = 


O cr 


298,690 


49,690 


Rural 


PaN 


Cerrado 


> 

o 


OdA13 


299,500 


50,500 


27 


Rural 


Alcantarilla 


Muy Bueno 


Anegamiento aguas abajo. 
Evidencias de grandes 
escurrimientos. 



OdA14 


PaN29 


PaN30 


PaN31 


O 


300,048 


51,048 


Rural 


Puente 


301,587 


52,587 


28 


Rural 


PaN 


Cementerio 


> ro 


303,148 


54,148 


930(camino) 


Urbano 


PaN 


Acceso Colonia Vidal Abal 


> (T3 


304,322 


55,322 


31 


Urbano 


PaN 


Muy Bueno 


Francia/San Lorenzo - Oliva 
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i- 
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Progresiva a 
Rosario 

(Km) 

Progresiva Local 

(Km) 

Punto relevado 

Zona 

Item 

Estado de 

Conservación 

Observaciones 

Fotografía 

E4 

Oliva 

Urbano 

305,161 

56,161 


Urbano 

Estación 


Estación Oliva 


PaN32 

Oliva 

Urbano 

305,525 

56,525 

32 

Urbano 

PaN 

Muy Bueno 

Rivadavia - Oliva 



OdA15 

Oliva - Oncativo 

Rural 

306,000 

57,000 

J3 

Rural 

Alcantarilla 

Muy Bueno 




PaN33 

Oliva - Oncativo 

Rural 

306,789 

57,789 

J2 

Rural 

PaN 

Bueno 

Rotonda Oliva. 

Acceso muy riesgoso desde E 
rotonda, no se adecuó el PaN 



FC8 

Oliva - Oncativo 

Rural 

306,790 

57,790 


Rural 

Vegetación 

Bueno 

Ar boleda muy densa hasta 
Oncativo, intermitente en PaN. 
Túnel Vegetal en tramos. 


PaN34 

Oliva - Oncativo 

Rural 

311,987 

62,987 

J4 

Rural 

PaN 

Regular 

Camino Secundario 



OdA16 

Oliva - Oncativo 

Rural 

316,500 

67,500 

J6 

Rural 

Alcantarilla 

Muy Bueno 

Cruce de Canal. 

Zona de Anegamiento aguas 
arriba y aguas abajo. 

Curso de Escurrimiento semi- 

permanente. 

Se presume socavación de 
terraplén y funcación de OdA. 



PaN35 

Oliva - Oncativo 

Rural 

317,388 

68,388 

J5 

Rural 

PaN 

Bueno 


l t -ÍIÍÉÉíI* 


OdA17 

Oliva - Oncativo 

Rural 

319,100 

70,100 

7 (cuneta ruta! 

Rural 

Alcantarilla 

Bueno 

Mamposteria de piedra con 
asiento de hormigón. 
Sección de paso muy estrecha. 

- 

y -T*- 
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c 

o 
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Observaciones 


Fotografía 


PaN36 


PaN37 


E5 


PaN38 


_Q 

i— 

=> 


_Q 

i— 

=> 


€ 


€ 


321,100 


322,581 


322,824 


323,095 


72,100 


73,581 


73,824 


74,095 


Urbano 


Urbano 


Urbano 


Urbano 


PaN 


PaN 


Estación 


PaN 


Bueno 


Situación Legal desconocida. 
Señalizado por NCA. 


Calle Matta/Castelli - Oncativo 


Estación Oncativo 


Calle Paso/AIem - Oncativo 


OdA18 


323,326 


74,326 


J12 


Urbano 


Alcantarilla 


PaN39 


323,779 


74,779 


Urbano 


PaN 


Calle Independencia - Oncativo 


OdA19 


324,300 


75,300 


J14 


Rural 


Alcantarilla 


OdA20 


324,700 


75,700 


J15 


Rural 


Alcantarilla 


Paso Gasoducto a Río I 


327,600 


78,600 


J21 


Rural 





OdA21 


Alcantarilla 


































fO 

c 

o 
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Observaciones 


Fotografía 


PaN40 


PaN41 


PaN42 


£ 


328,151 


330,854 


332,090 


79,151 


81,854 


83,090 


Rural 


Rural 


Urbano 


PaN 


PaN 


PaN 


INTA EEA Manfredi 



Calle España - Manfredi 


E6 


332,600 


83,600 


Urbano 


Estación 


Estación Manfredi 
Cedida a Policía de Córdoba 


PaN43 


333,110 


84,110 


Urbano 


PaN 


Calle Italia - Manfredi 



OdA22 


OdA22 


OdA22 


.i £ 


* C 


333,500 


84,500 


J25 


Rural 


Alcantarilla 


Muy Bueno 


Sistema de 3 alcantarillas para 
drenar escurrimiento semi- 
permanente. 

Antecedentes historíeos de 
crecidas de gran magnitud. 


s 


333,500 


84,500 


J26 


Rural 


Alcantarilla 


Muy Bueno 



s 


333,500 


84,500 


J27 


Rural 


Alcantarilla 


Muy Bueno 


Amolada muy densa nasta 

Laguna Larga. 

Forma túnel vegetal en tramos. 



FC9 


PaN44 


™ £? E 

ro 13 
_j cc 


334,000 


85,000 


Vegetación 


Muy Bueno 


S? 

s 

t 


336,530 


87,530 


Rural 


PaN 


Bueno 


Campo Ciriacci 


OdA25 


= a " 

ro 13 
_j ca 


336,786 


87,786 


Rural 


Alcantarilla 


OdA26 


= 5 . £ 

ro 13 
_j o: 


337,057 


88,057 


Rural 


Alcantarilla 
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Observaciones 


Fotografía 


OdA27 


PaN45 


s 


5 8 

Si 


I 


338,119 


341,421 


89,119 


92,421 


J29 


Rural 


Urbano 


Alcantarilla 


PaN 


Recibe aportes del sistema de 
drenaje urbano y rural de todo el 
sector sur de Laguna Larga. 
Deriva a sistema Laguna 
Cachicoya. 



Calle Güemes/Alberdi - L. Larga 



E7 


PaN46 


OdA28 


OdA29 


m 


341,753 


92,753 


5 i 


342,086 


93,086 


I 


f o 

si 


342,268 


93,268 


i 


3 i 


342,402 


93,402 


i 


Urbano 


Estación 


Urbano 


PaN 


Urbano 


Alcantarilla 


Urbano 


Alcantarilla 


Estación Laguna Larga 
Cedida a la Municipalidad 
1 Sector Usurpado 


Calle Paso/Moreno- L. Larga 



Drenaje Urbano Laguna Larga 


Drenaje Rural L. Larga - Pilar 



PaN47 


i 


346,523 


97,523 


Rural 


PaN 


PaN48 


PaN49 


j5 2 
£ ¿ 


351,094 


102,094 


354,429 


105,429 


Rural 


PaN 


Urbano 


PaN 


Bv. Argentino - Pilar 



E8 


PaN 50 


354,842 


105,842 


354,999 


105,999 


Urbano 


Estación 


Urbano 


PaN 


Estación Pilar 

Cedida a Gendarmería Nacional 


Calle 9 de Julio - Pilar 



PaN51 


355,273 


106,273 


Urbano 


PaN 


Cerrado 
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Observaciones 


Fotografía 


PaN52 


355,569 


106,569 


Urbano 


PaN 


Calle G. Giotto/ - Pilar 



OdA30 


355,998 


106,998 


Urbano 


Puente 


PaN53 


356,520 


107,520 


Urbano 


PaN 


Calle J.D. Perón - Pilar 


es — 


OdA31 


356,685 


107,685 


Rural 


Puente 


OdA32 


o 

'es 


357,614 


108,614 


Rural 


Puente 


Muy Bueno 


Correcto comportamiento frente 
a mas de 100 años de uso, con 
bajo/nulo mantenimiento regular 
desde 1993. 


PaN54 


o 

be 


357,790 


108,790 


Rural 


PbN 


Cruce Irregular bajo puente. 


PaN55 


si 

CU s- 
Z) 


358,183 


109,183 


Urbano 


PaN 


Bueno 


Calle Stgo. del Estero Sur - Río 



PaN56 


5 I 


358,423 


109,423 


Urbano 


PaN 


Cerrado 


PaN57 


358,487 


109,487 


Urbano 


PaN 


Bueno 


Calle López - Río I 



OdA33 


_Q 
* 3 


358,492 


109,492 


Urbano 


Alcantarilla 


E9 


si 
CS s- 
Z> 


358,838 


109,838 


Urbano 


Estación 


Malo 


Estación Río Segundo 
Usurpación de múltiples 
edificaciones. 
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Observaciones 


Fotografía 



OdA37 


' o _ 

z T3 ra 


364,820 


115,820 


Rural 


Alcantarilla 


364,867 


115,867 


Rural 


Urbano 


Urbano 


PaN 


PaN 


Muy Bueno 


Muy Bueno 


Regular 


OdA35 


360,522 


111,522 


Rural 


Alcantarilla 


Muy Malo 


Estribos de mamposteria en muy 
mal estado. 


PaN 63 


361,871 


112,871 


J30 


Rural 


PaN 


Malo 


PaN58 


359,143 


110,143 


PaN59 


359,284 


110,284 


PaN60 


359,860 


110,860 


Urbano 


PaN 


PaN61 


360,340 


111,340 


Rural 


PsN 


Excelente 


Ruta Provincial C45 


Calle San Martín - Río II 


OdA34 


359,739 


110,739 


Urbano 


Alcantarilla 


Calle Rivadavia - Río II 


Calle Rep. De Siria - Río II 


OdA38 


Alcantarilla 




































2 

Tramo 

Progresiva a 
Rosario 
(Km) 

Progresiva Local 
(Km) 

Punto relevado 

Zona 

Item 

Estado de 

Conservación 

Observaciones 


Fotografía 


PaN64 

Rio II - Toledo 

Rural 

366,660 

117,660 


Rural 

PaN 


Irregular. 

Sin señalización. 

L 



OdA39 

Rio II - 

Toledo 

Rural 

367,150 

118,150 


Rural 

Alcantarilla 




PaN65 

Rio II - 

Toledo 

Rural 

367,332 

118,332 


Rural 

PaN 


Cerrado. 

Ensanchamiento de Zona de Vía. 
Posible antigua estación o desvio. 


PaN66 

Rio II - Toledo 

Rural 

368,251 

119,251 


Rural 

PaN 

Bueno 


(? 4. i 

\ 


'V * -r-l ' $ 

OdA40 

Rio II - 

Toledo 

Rural 

368,968 

119,968 


Rural 

Alcantarilla 




OdA41 

Rio II - 

Toledo 

Rural 

369,800 

120,800 


Rural 

Alcantarilla 




OdA42 

Rio II - 

Toledo 

Rural 

370,263 

121,263 


Rural 

Alcantarilla 




PaN67 

Toledo 

Urbano 

372,861 

123,861 


Urbano 

PaN 

Muy Bueno 

Calle Liniers - Toledo 


E10 

Toledo 

Urbano 

373,146 

124,146 


Urbano 

Estación 

Bueno 

Estación Toledo 

Usurpada 


PaN68 

Toledo 

Urbano 

373,443 

124,443 


Urbano 

PaN 

Muy Bueno 

Calle Mitre - Toledo 


FCIO 

Villa 

María - 
Tío ujio 
Rural 

375,343 

126,343 


Rural 

Terreno 


Antiguo desvio de cruce, casilla o 
apeadero. Sin registro oficial. 


OdA43 

Toledo - 

Córdoba 

Rural 

375,100 

126,100 


Rural 

Alcantarilla 




PaN69 

Toledo - 

Córdoba 

Rural 

375,494 

126,494 


Rural 

PaN 


PaN Particular 


OdA44 

Toledo - 

Córdoba 

Rural 

376,697 

127,697 


Rural 

Alcantarilla 




PaN70 

Toledo - 

Córdoba 

Rural 

376,800 

127,800 


Rural 

PaN 




PaN71 

Toledo - 

Córdoba 

Rural 

377,723 

128,723 


Rural 

PaN 


Cerrado 


PaN72 

Toledo - Córdoba 

Rural 

378,619 

129,619 


Rural 

PaN 

Bueno 

Cruce Km. 680 

Alcantarilla nuevas en ambos ! 
laterales. 

i 

i 



OdA45 

Toledo - 

Córdoba 

Rural 

378,173 

129,173 


Rural 

Alcantarilla 

Muy Bueno 

Alcantarillas Laterales a PaN 


PaN73 

Toledo - Córdoba 

Rural 

379,459 

130,459 


Rural 

PaN 

Regular 

i 

i 

1 
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PaN74 


PaN75 


PaN76 


PaN77 


PaN78 


PaN79 


380,419 


381,400 


382,798 


383,633 


383,813 


384,984 


131,419 


132,400 


133,798 


134,633 


134,813 


135,984 


Rural 


Rural 


Rural 


Rural 


Rural 


Rural 


PaN 


PaN 


PaN 


PaN 


PaN 


PaN 


Regular 


Regular 


Bueno 


Bueno 


Regular 




Situación Legal desconocida. 
Sin señalización. 


Cruce La Carbonada 



PaN Particular. Sin Señalización. 


Alto Transito. 



PaN 80 


385,514 


136,514 


Rural 


PaN 


PaN Particular - Cerrado 


PaN81 


385,922 


136,922 


Rural 


PaN 


PaN Particular - Cerrado 


OdA46 


Eli 


386,110 


137,110 


Rural 


Alcantarilla 


387,076 


138,076 


Urbano 


Estación 


Estación Ferreyra 
Inexistente desde hace decadas 



PaN82 


387,115 


138,115 


Urbano 


PaN 


Cerrado 
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Observaciones 


Fotografía 



PaN84 


387,853 


138,853 


Urbano 


PaN 


Acceso NCA 


PaN85 


388,053 


139,053 


Urbano 


PaN 


Cargo - Cba. 


PaN86 


388,525 


139,525 


Urbano 


PaN 


Fiat - Cba. 


OdA47 


388,840 


139,840 


Urbano 


Alcantarilla 


FC11 


389,500 


140,500 


Urbano 


Taller/Galpón 

FFCC 


Muy Malo 


Ex deposito/taller de 
locomotoras. Ruina casi total. 
Vigilado por seguridad de ADIF 


PaN87 


389,556 


140,556 


Urbano 


PaN 


Cerrado 


OdA48 


389,730 


140,730 


Urbano 


Alcantarilla 


PaN88 


389,755 


140,755 


Urbano 


PsN 


RN A019 


E12 


390,523 


141,523 


Urbano 


Estación 


Malo 


Estación Empalme (km 692) 
Usurpada 


PaN89 


390,922 


141,922 


Urbano 


PaN 


Calle De Luque/Ucacha - Cba. 


PaN83 


387,333 


138,333 


Urbano 


PaN 


Ruta Provincial Interfabricas 
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Progresiva a 
Rosario 

(Km) 

Progresiva Local 

(Km) 

Punto relevado 

Zona 

Item 

Estado de 

Conservación 

Observaciones 

Fotografía 

FC12 

Córdoba 

Urbano 

391,064 

142,064 


Urbano 

Alcantarilla 




FC13 

Córdoba 

Urbano 

391,250 

142,250 


Urbano 

Intrusión 

Muy Malo 

Hasta PbN Av. Sabattini. 
Intrusión grave de zona de vía. 
Edificaciones. Interfiriendo en el 
gálibo de la vía. En la actualidad 
sigue aumentando el numero de 
edificaciones ilegales. 


PaN90 

Córdoba 

Urbano 

391,708 

142,708 

392 

Urbano 

PsN 


1 

í 

Av. Sabattini - Cba. 

• jáá 

'i ; ' -' ■ 


FC14 

Córdoba 

Urbano 

391,720 

142,720 


Urbano 

Intrusión 

Malo 

Km. Aprox. 

Apropiación de terreno por 
relleno desde laterales de Av. 

Sabattini. 


OdA51 

Córdoba 

Urbano 

391,725 

142,725 


Urbano 

Alcantarilla 




OdA50 

Córdoba 

Urbano 

391,731 

142,731 


Urbano 

Alcantarilla 




FC15 

Córdoba 

Urbano 

391,900 

142,900 


Urbano 

Intrusión 

Muy Malo 

Hasta Km 392,000 aprox. 
Intrusión grave de zona de vía. 
Edificaciones. Interfiriendo en el 
gálibo de la vía. En la actualidad 
sigue aumentando el numero de 
edificaciones ilegales." 

- 

M ^ • 


OdA52 

Córdoba 

Urbano 

391,917 

142,917 


Urbano 

Alcantarilla 




OdA53 

Córdoba 

Urbano 

392,262 

143,262 


Urbano 

Alcantarilla 

Bueno 

Gran desnivel de terreno, con 
cauce de desagüe. 

Posee dispadores de energía. 



OdA54 

Córdoba 

Urbano 

392,414 

143,414 


Urbano 

Alcantarilla 




OdA55 

Córdoba 

Urbano 

392,679 

143,679 


Urbano 

Alcantarilla 




PaN91 

Córdoba 

Urbano 

392,830 

143,830 


Urbano 

PaN 

Malo 

Calle Sgto. Cabral - Cba. 

m -Xr 


OdA56 

Córdoba 

Urbano 

392,873 

143,873 


Urbano 

Alcantarilla 




OdA57 

Córdoba 

Urbano 

393,035 

144,035 


Urbano 

Alcantarilla 




OdA58 

Córdoba 

Urbano 

393,166 

144,166 


Urbano 

Alcantarilla 
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Fotografía 


OdA59 


393,338 


144,338 


Urbano 


Alcantarilla 


PaN92 


393,431 


144,431 


Urbano 


PaN 


Cerrado 


OdA60 


393,476 


144,476 


Urbano 


Alcantarilla 


OdA61 


393,579 


144,579 


Urbano 


Puente 


PaN93 


_Q 

=) 


393,580 


144,580 


41-1003 


Urbano 


PbN 


Calle Issasa/Galindez - Cba. 


OdA62 


393,764 


144,764 


40-1002 


Urbano 


Alcantarilla 


OdA63 


393,943 


144,943 


Urbano 


Alcantarilla 


PaN94 


_Q 

s— 

=) 


393,945 


144,945 


39-1001 


Urbano 


PbN 


Calle Asunción - Cba. 


OdA64 


394,355 


145,355 


Urbano 


Alcantarilla 


FC16 


394,580 


145,580 


Urbano 


Cabin 


Malo 


Cabin de señales en desuso 
Sin intrusión 


PaN95 


394,585 


145,585 


38-1000 


Urbano 


PaN 


Calle Agustín Garzón - Cba. 


OdA65 


394,650 


145,650 


Urbano 


Puente 


OdA65 


_Q 

s— 

=) 


394,650 


145,650 


Urbano 


PsN 


Calle Bajada Pucará - Cba. 


2 g 

I 2 
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395,196 


146,196 


PsN 


Calle Lugones - Cba. 



PaN97 


Urbano 
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Observaciones 


Fotografía 


E13 


_Q 

s— 

=) 


395,434 


146,434 


Urbano 


Estación 


Malo 


Estación Córdoba Mitre. 

Mantenimiento bajo 
Uso mixto (Sofse-Eventos- 
Mantenimiento). 

Playa de maniobras en muy mal 
estado. 



FC17 


ro 

Q 

O 

~o 


u 


o 

c 

ro 

_Q 

i— 

=) 


395,906 


146,906 


Urbano 


Fin de Tramo 


Finaliza antes del PaN, donde 
continua el ramal de trocha 
métrica (FGMB) hasta empalme 
Garita 




















Apéndice 4 Planilla de Recomendación de Cruces 



Id 

Progresiva a 
Rosario (km) 

Progresiva 

Local (km) 

Cruce Vial 

Clasificación 

Tipo 

General 

Recomendación 

PaNl 

249,9 

0,9 

- 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN2 

252,966 

3,966 

Bv Sarmiento - Villa María 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN3 

253,246 

4,246 

Calle San Luis - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN4 

253,355 

4,355 

Calle Tucumán - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN5 

253,484 

4,484 

Calle Mendoza - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN6 

253,61 

4,61 

Calle Entre Ríos - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN7 

253,9 

4,9 

Calle Bs. As. - Villa María 

Urbano 

PbN 

Sin Cambios 

PaN8 

254,28 

5,28 

Calle San Juan - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN9 

254,818 

5,818 

Calle Salta - Villa María 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaNlO 

255,087 

6,087 

Bv. Velez Sarsfield - Villa María 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaNll 

257,107 

8,107 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización Pasiva 

PaN12 

259,581 

10,581 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización Pasiva 

PaN13 

261,031 

12,031 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN14 

265,337 

16,3369 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización Pasiva 

PaN15 

270,692 

21,692 

Calle Rioja - Tío Pujío 

Urbano 

PaN 

Clausurar 

PaN16 

270,822 

21,822 

Calle Córdoba - Tío Pujío 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN17 

271,381 

22,381 

Calle Montevideo - Tío Pujío 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN18 

275,287 

26,287 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización Pasiva 

PaN19 

276,943 

27,943 

Cerrado 

Rural 

PaN 

Sin Cambios 

PaN20 

283,007 

34,007 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización Pasiva 

PaN21 

284,477 

35,477 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN22 

286,975 

37,975 

Cerrado 

Rural 

PaN 

Sin Cambios 

PaN23 

287,974 

38,974 

Malvinas Arg. - James Craik 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN24 

288,64 

39,64 

Pasteur - James Craik 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN25 

289,288 

40,288 

Empresa Punta del Agua 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN26 

293,835 

44,835 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN27 

296,468 

47,468 

Cerrado 

Rural 

PaN 

Señalización Pasiva 

PaN28 

298,69 

49,69 

Cerrado 

Rural 

PaN 

Sin Cambios 

PaN29 

301,587 

52,587 

Cementerio 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN30 

303,148 

54,148 

Acceso Colonia Vidal Abal 

Rural 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN31 

304,322 

55,322 

Francia/San Lorenzo - Oliva 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN32 

305,525 

56,525 

Rivadavia - Oliva 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN33 

306,789 

57,789 

Rotonda Oliva 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN34 

311,987 

62,987 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN35 

317,388 

68,388 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN36 

321,1 

72,1 

Calle La Pampa - Frigorífico -One. 

Urbano 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN37 

322,581 

73,581 

Calle Matta/Castelli - Oncativo 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN38 

323,095 

74,095 

Calle Paso/AIem - Oncativo 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN39 

323,779 

74,779 

Calle Independencia - Oncativo 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN40 

328,151 

79,151 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN41 

330,854 

81,854 

Acceso INTA EEA Manfredi 

Rural 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN42 

332,09 

83,09 

Calle España - Manfredi 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN43 

333,11 

84,11 

Calle Italia - Manfredi 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN44 

336,53 

87,53 

Campo Ciriacci 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN45 

341,421 

92,421 

Calle Güemes/Alberdi - L. Larga 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN46 

342,086 

93,086 

Calle Paso/Moreno- L. Larga 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

























































Id 

Progresiva a 
Rosario (km) 

Progresiva 

Local (km) 

Cruce Vial 

Clasificación 

Tipo 

General 

Recomendación 

PaN47 

346,523 

97,523 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN48 

351,094 

102,094 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Señalización Pasiva 

PaN49 

354,429 

105,429 

Bv. Argentino - Pilar 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN50 

354,999 

105,999 

Calle 9 de Julio - Pilar 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN51 

355,273 

106,273 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

Sin Cambios 

PaN52 

355,569 

106,569 

Calle G. Giotto/ - Pilar 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN53 

356,52 

107,52 

Calle J.D. Perón - Pilar 

Urbano 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN54 

357,79 

108,79 

- 

Rural 

PbN 

Clausurar 

PaN55 

358,183 

109,183 

Calle Stgo. del Estero Sur - Río II 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN56 

358,423 

109,423 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

Sin Cambios 

PaN57 

358,487 

109,487 

Calle López - Río II 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN58 

359,143 

110,143 

Calle San Martín - Río II 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN59 

359,284 

110,284 

Calle Rivadavia - Río II 

Urbano 

PaN 

Clausurar 

PaN60 

359,86 

110,86 

Calle Rep. De Siria - Río II 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN61 

360,34 

111,34 

Ruta Provincial C45 

Rural 

PsN 

Limpieza de Zona de Vía 

PaN62 

360,905 

111,905 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN63 

361,871 

112,871 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN64 

366,66 

117,66 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN65 

367,332 

118,332 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN66 

368,251 

119,251 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN67 

372,861 

123,861 

Calle Liniers - Toledo 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN68 

373,443 

124,443 

Calle Mitre - Toledo 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN69 

375,494 

126,494 

PaN Particular 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN70 

376,8 

127,8 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN71 

377,723 

128,723 

Cerrado 

Rural 

PaN 

Sin Cambios 

PaN72 

378,619 

129,619 

Cruce Km. 680 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN73 

379,459 

130,459 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN74 

380,419 

131,419 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN75 

381,4 

132,4 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN76 

382,798 

133,798 

Cruce La Carbonada 

Rural 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN77 

383,633 

134,633 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN78 

383,813 

134,813 

PaN Particular 

Rural 

PaN 

Clausurar 

PaN79 

384,984 

135,984 

Camino Rural 

Rural 

PaN 

Semáforo Fonoluminoso 

PaN80 

385,514 

136,514 

PaN Particular - Cerrado 

Rural 

PaN 

Sin Cambios 

PaN81 

385,922 

136,922 

PaN Particular - Cerrado 

Rural 

PaN 

Sin Cambios 

PaN82 

387,115 

138,115 

Cerrado 

Rural 

PaN 

Sin Cambios 

PaN83 

387,333 

138,333 

Ruta Provincial Interfabricas 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN84 

387,853 

138,853 

Acceso NCA 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN85 

388,053 

139,053 

Cargo - Cba. 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN86 

388,525 

139,525 

Fiat - Cba. 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN87 

389,556 

140,556 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

Sin Cambios 

PaN88 

389,755 

140,755 

RN A019 - Av. Circunvalación 

Urbano 

PsN 

Sin Cambios 

PaN89 

390,922 

141,922 

Calle De Luque/Ucacha - Cba. 

Urbano 

PaN 

Barreras Automáticas 

PaN90 

391,708 

142,708 

Av. Sabattini - Cba. 

Urbano 

PsN 

Limpieza de Zona de Vía 

PaN91 

392,83 

143,83 

Calle Sgto. Cabral - Cba. 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN92 

393,431 

144,431 

Cerrado 

Urbano 

PaN 

Sin Cambios 

























































Id 

Progresiva a 
Rosario (km) 

Progresiva 

Local (km) 

Cruce Vial 

Clasificación 

Tipo 

General 

Recomendación 

PaN93 

393,58 

144,58 

Calle Issasa/Galindez - Cba. 

Urbano 

PbN 

Sin Cambios 

PaN94 

393,945 

144,945 

Calle Asunción - Cba. 

Urbano 

PbN 

Sin Cambios 

PaN95 

394,585 

145,585 

Calle Agustín Garzón - Cba. 

Urbano 

PaN 

Nuevo Paso Bajo Nivel 

PaN96 

394,65 

145,65 

Calle Bajada Pucará - Cba. 

Urbano 

PsN 

Sin Cambios 

PaN97 

395,196 

146,196 

Calle Lugones - Cba. 

Urbano 

PsN 

Sin Cambios 
















Apéndice 5 Contrato de Locación de Servicios 



Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO ADIF S.E.; representado en este acto por el Señor GUILLERMO FIAD DNI 
17.888.108; en adelante "COMITENTE"; con domicilio en Avenida Dr. Ramos Mejía 1302 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; por una parte, y por la otra INFRATEC; con domicilio en Avenida Hipólito 
Yrigoyen 350 de la Ciudad de Córdoba; en adelante llamada "LOCADOR"; representada en este acto 
por el Señor CARRERAS JOSÉ LUIS DNI. 33.391.357 y el Señor ULLA FEDERICO EZEQUIEL DNI 
33.391.331; y en lo sucesivo, en conjunto denominadas las "PARTES", convienen lo siguiente: 

ARTICULO 1 - OBJETIVO. El LOCADOR prestará sus servicios 
profesionales al COMITENTE, con el fin de elaborar el Proyecto "CORREDOR FERROVIARIO SUB¬ 
URBANO CÓRDOBA-VILLA MARÍA". Queda convenido que el presente contrato está supeditado en 
un todo al desarrollo y/o desenvolvimiento de la ejecución del Proyecto citado, por lo que la actividad 
a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Proyecto en función del mejor logro de su cometido. 

ARTICULO 2 - PLAZOS. El plazo de elaboración del Proyecto 
mencionado en el presente contrato es de diez meses, a partir del día 26 de junio del año 2017. 
Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio 
del LOCADOR, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común acuerdo entre las partes 
mediante la suscripción de otro contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez 
operado el vencimiento del contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, 
aun cuando las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el plazo del presente contrato. 

ARTICULO 3 - El LOCADOR confeccionará los documentos gráficos 
y escritos necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. En general, todo tipo de 
información suministrada por el LOCADOR ya sea por planos, planillas, croquis, etc., deberán poder 
ser computados y presupuestados sin necesidad de realizar complementación por parte de terceros. 
Los diseños, documentación técnica y especificaciones de ingeniería y especialidades que serán 
realizados por el LOCADOR, a saber, entre otros: 

— Recopilación y análisis de información 
— Análisis y diagnóstico de la situación actual 
— Estudio de demanda 
— Análisis de alternativas 
— Prefactibilidad 
— Diseño geométrico 
— Diseño de alcantarillas 
— Diseño de estaciones 
— Cómputo y presupuesto 
— Plan de trabajo 
— Análisis económico-financiero 



Los proyectos de especialidades indicados en este punto deberán 
ser, en primer término, aprobados y compatibilizados por el LOCADOR y luego por el COMITENTE. 

ARTICULO 4 - HONORARIOS Y FORMA DE PAGO. El COMITENTE se 
compromete a pagar al LOCADOR, por todo concepto, la suma de .... PESOS ($ ....). Los mismos serán 
abonados dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, comenzando el mes siguiente a 
la iniciación del contrato. Se deja establecido que, si la prestación a cargo de una de las PARTES se 
tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte 
perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. La otra parte podrá impedir la resolución 
ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato. 

ARTICULO 5 - EL LOCADOR manifiesta encontrarse empadronado 
en la Caja Previsional de Autónomos. A tal fin declara que su desempeño laboral es independiente y 
autónomo, comprendido en las disposiciones de la Ley No. 24.241, cuyo puntual y estricto 
cumplimiento correrá por su cuenta exclusiva, como así también toda otra obligación derivada de la 
legislación impositiva, previsional, de seguridad y asistencia aplicables en la República Argentina. 
Como consecuencia de ello, releva al COMITENTE de toda obligación referida a aspectos 
previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas. El LOCADOR no será considerado en ningún 
caso empleado de la ADIF, como tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral de 
dependencia con el Comitente. Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los 
aquí previstos. Por consiguiente, no tendrá derecho a recibir del CONTRATISTA ningún beneficio, 
prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente. 

ARTICULO 6 - RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES podrán, en 
todo momento, rescindir el presente notificando por escrito a la otra parte con 15 días de 
anticipación. A este efecto el pago final se realizará proporcionalmente a los días del mes en los que 
efectivamente se prestará el servicio contratado. 

ARTICULO 7 - SUSPENSION O INTERRUPCION DEL PROYECTO. 

Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del Proyecto, el 
contratado se aviene a que en caso de suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la 
elaboración del mismo, cualquiera sea la causa, este contrato puede ser suspendido sin derecho a 
indemnización. 


ARTICULO 8 - VIGENCIA. Queda expresamente establecido que 
este contrato rige en todas y cada una de sus cláusulas desde el momento de su firma. 


ARTICULO 9 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de 
controversias emergentes de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes aceptan 



expresamente la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo de la 
Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 


ARTICULO 10 - El contratado no estará exento de ningún impuesto 
en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que 
se graven las sumas recibidas en virtud del presente contrato liberando expresamente al COMITENTE 
de todas las obligaciones fiscales y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse. 

En prueba de conformidad las partes firman DOS (2) ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Córdoba a los 10 días del mes de junio del año 
2017. 


Ing. Guillermo Fiad Ing. José Luis Carreras Ing. Federico Ezequiel Ulla 



Apéndice 6 Contrato de Locación de Obra 



Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO ADIF S.E.; representado en este acto por el Señor GUILLERMO FIAD DNI 
17.888.108; en adelante "COMITENTE"; con domicilio en Avenida Dr. Ramos Mejía 1302 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; por una parte; y por la otra INFRATEC; con domicilio en Avenida Hipólito 
Yrigoyen 350 de la Ciudad de Córdoba, adjudicataria de la Licitación Pública ADIF N° 316/17, 
representada en este acto por el Señor ULLA FEDERICO EZEQUIEL DNI 33.391.331, en su carácter de 
PRESIDENTE quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el presente acto, cuya 
personería demuestra con la documentación agregada en el referido proceso licitatorio (en adelante, 
el "CONTRATISTA"), por la otra parte, ambas en conjunto con el COMITENTE, las "PARTES", acuerdan 
suscribir el presente Contrato de Locación de Obra (en adelante, el "CONTRATO") con sujeción a las 
siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA : OBJETO. 

1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecución de la obra 

denominada "..." que fuera adjudicada por Acto de Adjudicación N°.de fecha ... de .... de ... en el 

marco de la Licitación Pública ADIF N° 316/17. 

CLÁUSULA SEGUNDA : SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 o del PCP las 

obras se contratan por el Sistema 

CLÁUSULA TERCERA : MONTO. 

3.1. El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para 
la obra "..." por la suma de ... ($ ...) más IVA, monto TOTAL ($ ...). 

CLÁUSULA CUARTA : PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

4.1. El Plazo Total para la ejecución de la Obra es de ... (...) días 

corridos. 


CLÁUSULA QUINTA : CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL. 

5.1. El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar 
las observaciones del COMITENTE y de actualizar las fechas de acuerdo con el Acta de Inicio. Luego 
de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno 
de los trabajos y los importes parciales por certificar 

5.2. La actualización del Plan de Trabajo se realizará de 


conformidad a lo estipulado en el Artículo 85° del PBC y al Artículo 2 o del PCP. 




CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 


6.1. La documentación que conforma el CONTRATO, la cual debe 
interpretarse en el orden de prelación establecido en el Artículo 3 o del PBC, está integrada por: 

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin 
consulta. 

b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, 
c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 
d- El presente CONTRATO y sus anexos. 

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la 
Inspección de Obra. 

f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF. 
g- El Código Civil y Comercial de la Nación. 

CLÁUSULA SÉPTIMA : PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. 

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del 
CONTRATO por causas imputables al CONTRATISTA importarán, previa intimación fehaciente, la 
aplicación de las sanciones y penalidades que se detallan en el Artículo 107° del PBC. 

CLÁUSULA OCTAVA : RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con 
antelación a su vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a 
indemnización alguna, en los casos contemplados en el Artículo 98° del PBC. 

CLÁUSULA NOVENA : SEGUROS. 

9.1. El CONTRATISTA deberá presentar la documentación que 
acredite la contratación de los seguros indicados en los Artículos 56° y 103° del PBC y en los Artículos 
y en la Sección 2 "Datos del Llamado" del PCP. 

9.2. Asimismo, ADIF podrá exigir como coasegurador de los seguros 
establecidos al operador del servicio y/o terceros. 

CLÁUSULA DÉCIMA : CESIÓN. 

10.1. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el 
CONTRATO o los derechos y obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito 
del COMITENTE, asegurando al COMITENTE las mismas garantías y régimen de responsabilidades 
que los previstos en la documentación licitatoria y el CONTRATO. 

10.2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos 
y de obtener el consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles al 
COMITENTE y que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de 



ellos derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del 
CONTRATISTA. 


CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA : SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. 
NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCIÓN DE PARTES 
DE LA OBRA. 


111. Si desde la presentación de la OFERTA y durante la ejecución 
del CONTRATO entraren en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de 
cualquier tipo que afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo —por ejemplo, 
prohibiciones o restricciones a la importación de determinados equipos, nuevas disposiciones en 
materia ambiental- las PARTES podrán entablar negociaciones a los efectos de ponderar la incidencia 
en vista a tales disposiciones. 


CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA : DESABASTECIMIENTO DE 

MATERIALES O INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA. 


12.1. El CONTRATISA asegura la provisión de materiales e insumos 
a su cargo en los plazos, cantidades y especificaciones previstas en la documentación lic¡tator¡a. 


12.2. El CONTRATISTA obrará con la debida diligencia, de modo de 
evitar que posibles demoras o falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con 
quien hubiere contratado la provisión de los materiales o componentes necesarios para la ejecución 
de la OBRA afecten el cronograma de ejecución del mismo. En caso de que no obstante actuar con 
la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o componentes 
necesarios para la ejecución de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicará de inmediato dicha 
circunstancia a la Inspección de Obra a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que 
consideren pertinentes. 


CONTRATO. 


CLÁUSULA DECIMOTERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 


13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37° del PBC y 
la Sección 2 — Datos del Llamado — del PCP. el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento 

del presente CONTRATO mediante la presentación de póliza de caución N°.emitida por... por la 

suma de ... ($ ...) que forma parte del presente, equivalente al... (... %) del precio total del CONTRATO, 
quedando estipulado que la misma responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones 
emergentes y será devuelta al CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Artículo 97° del PBC. 




CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA : ENTRADA EN VIGOR, COMPROMISO 
Y DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA. 


la fecha de su suscripción. 


14.1. El CONTRATO entrará en vigencia para la ejecución a partir de 


14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra 
en los plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación 
licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada. 


14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeción que formular a la 
documentación contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, 
el CONTRATISTA declara que a la fecha de la suscripción del presente CONTRATO tiene la plena 
disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna índole para ejecutar los 
trabajos objeto de la licitación en los plazos contractuales indicados en la documentación licitatoria, 
por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la 
disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecución de la obra. Las PARTES 
establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicará la inmediata 
aplicación de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como así también la ejecución de la 
garantía de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del 
CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF. 

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizará por los 
daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o 
sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse 
por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su 
ejecución. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA : IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES. 


15.1. El precio del CONTRATO incluye todos los impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, 
nacionalización, ensayos y demás gastos asociados directos e indirectos que correspondan para la 
ejecución de la totalidad de las tareas objeto del presente CONTRATO en caso de corresponder. 

15.2. En caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos el 
mismo deberá ser afrontado íntegramente por el CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y 


NOTIFICACIONES. 



16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será 
solucionada mediante negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El CONTRATISTA hace renuncia expresa a 

cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea 
ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 

16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES 
constituyen domicilio en los indicados a continuación: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejía 
N° 1302, piso 6 o , Ciudad Autónoma de Buenos Aires: y el CONTRATISTA: ..., Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 


16.3. La constitución efectuada precedentemente importará que 
todas las comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que 
las PARTES se tendrán por notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en el 
lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo 
fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA : PRESENTACIÓN Y PAGO DE 

FACTURAS Y CERTIFICADOS. 


17.1. Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los 
trabajos realizados labrándose el acta correspondiente. 

17.2. Durante la medición de las tareas, la Inspección de Obra y el 
Representante Técnico del Contratista evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y 
consignarán el avance correspondiente al período medido. 

17.3. El certificado mensual de avance de obra deberá ser 
acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la 
obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el 
total del certificado anterior 


17.4. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el 
resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la 
Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o 
difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 


17.5. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos 
provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la 



medición y la liquidación fina y esta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la 
Recepción Definitiva. 


17.6. Sobre la base de la medición realizada, el Contratista 
elaborará y remitirá a la Inspección de Obra el Certificado del Mes, disponiendo la Inspección de 
CUATRO (4) días hábiles para conformarlo o rechazarlo, conservando en cualquiera de los casos, una 
copia en su poder 


17.7. El Contratista deberá presentar el certificado conformado por 
la Inspección de Obra en la Mesa de Entrada de ADIF, en original y dos (2) copias. La documentación 
mínima que deberá presentarse en esta instancia constará de: 

i. Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con 
eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. 

¡i. Detalle del avance físico de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y porcentajes. Acta 
de Medición conformada por la Inspección de Obra. 

iii.Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por ítem, en pesos. Certificado básico 
conformado por la Inspección de Obra. 

¡v.Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de los montos 
correspondientes. 

v. Documentación fotográfica que ¡lustre los aspectos salientes de los trabajos ejecutados. 

vi. Aprobación de la Inspección de Obra de la Documentación presentada hasta aquí detallada, 
con indicación del monto a abonar. 

vii. Factura por el monto a abonar (original, copia y fotocopias necesarias). 

17.8. La documentación deberá ajustarse a los formularios y 
modelos que indique la Inspección de Obra, o aquellos que se encuentren vigentes en ADIF. 

17.9. Una vez firmado el Contrato, ADIF comunicará el circuito de 
pagos de la obra. El pago del certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de la 
fecha de presentación en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas, 
de la documentación pertinente en forma completa. ADIF, de no mediar circunstancias que así lo 
impidan, realizará las observaciones o eventual rechazo del Certificado dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles desde que fuera presentado en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF. Si se produjeran 
estas observaciones, el plazo de SESENTA (60) días corridos para el pago volverá a regir íntegramente 
desde la fecha en que dichas observaciones fueran subsanadas por el Contratista, o se realizará una 
nueva presentación total o parcial de la documentación en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF 
en el horario de 10 a 16 horas. 


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: METODOLOGÍA PARA LA 


REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 




18.1. El monto del presente contrato estará sometido a la 
metodología de redeterminación de precios que a continuación se detalla y en los términos de la 
Sección 7 - Anexo 11 del presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP). 

18.2. A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará 
como mes básico para la redeterminación de precios el mes calendario anterior al mes en el cual se 
produjo la presentación de la oferta económica. 

18.3. Cuando proceda la redeterminación de precios, se 
considerará que a la obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios 
calculados al mes calendario anterior. 

18.4. Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, 
el Contratista presentará el cálculo de la redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 

18.5. La redeterminación de Precios sólo procederá a la solicitud de 
la Contratista y cuando se verifique que el valor absoluto de: ((FRI/ FRi)-l)) x 100 supere el DIEZ POR 
CIENTO (10%). 

Donde: 

FRi: Factor de redeterminación de la redeterminación anterior. 

FRI: Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 

18.6. Si se verificase el supuesto del párrafo anterior, el certificado 
a precios redeterminados se calculará con los precios redeterminados en ese mes. 

18.7. Asimismo, el Contratista deberá acompañar la renuncia a 
reclamar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 
naturaleza hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 

18.8. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las 
obras que se ejecuten de acuerdo con el Plan de Trabajos y Curva de Inversión definitivo aprobado. 

18.9. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en 
el momento previsto en el Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminarán con los 
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 

18.10. El Contratista deberá incrementar el monto de la Garantía 
de Ejecución de Contrato acompañada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
incremento del monto de contractual por efecto de la redeterminación. 



18.11. Los precios de referencia para calcular la redeterminación 
son los que se indican en este PCP. Las partes acordarán nuevos precios de referencia solamente si, 
por cualquier causa resultara imposible obtener los precios de referencia citados, en todos los casos 
se deberán aplicar índices oficiales. 

18.12. No obstante lo expuesto precedentemente, a solo juicio de 
ADIF se podrá aplicar analógicamente y con las adaptaciones al caso concreto, en todo o en cuanto 
no esté previsto en el presente artículo, los criterios para la interpretación de la "Metodología para 
la redeterminación de Precios de las Obras Públicas" aprobada por la Resolución N° 191 del entonces 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de fecha 4 de marzo de 2015 y/o la que en el futuro 
apruebe el MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ANTICIPO FINANCIERO. 


19.1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por 
un monto máximo equivalente al DOCE POR CIENTO (12%) del monto del contrato. 

19.2. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá 
solicitarlo dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la Firma del Contrato, acompañando una 
fianza bancaria o póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo 
solicitado y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.), debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, 
con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y demás condiciones previstas para todo 
tipo de garantías en la Sección 2 - Datos del Llamado - del PCP. 

19.3. El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico 
procedimiento al previsto para los Certificados de Obra. El Comitente abonará el Certificado de 
Anticipo Financiero dentro de los QUINCE (15) días posteriores de presentada a su satisfacción la 
documentación necesaria para su otorgamiento. 


19.4. Para la devolución del Anticipo Financiero, ADIF procederá a 
realizar un descuento del DOCE POR CIENTO (12%) del monto total, IVA incluido, de los certificados 
de obra aprobados en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores 
básicos del contrato será equivalente a la suma anticipada. 


CONTRATO. 


CLÁUSULA VIGÉCIMA: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CIERRE DEL 


DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 


Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria 


de cada sector de obra, la Contratista deberá realizar el relevamiento final. 



Los planos se realizarán en AUTOCAD, entregando al Comitente 
una copia en CD, UN (1) original en papel y TRES (3) copias. La documentación con los datos que la 
Inspección de Obra determine deberá ser entregada con una anticipación de QUINCE (15) días de la 
fecha prevista para la Recepción Provisoria. 

Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo 
alguno, considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado. 

RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria de las Obras de Arte no se efectuará hasta 
tanto estén completamente terminadas y los materiales recuperados almacenados y los residuos 
dispuestos de conformidad a lo establecido en la documentación licitatoria y el Plan de Gestión 
Ambiental. 


En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se 
encuentre fuera de la tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando 
constancia en el Acta correspondiente de los motivos de tal determinación. 

El Contratista deberá efectuar todas las correcciones 
indispensables antes de solicitar una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada 
para realizar, en este segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten 
necesarias. 


Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la 
recepción, quedando constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas 
necesarias para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los 
gastos que ello demande. 

PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción 
provisoria de obra hasta la recepción definitiva. El Oferente deberá contemplar en su oferta que a 
partir de la puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a dos horas 
ante un reporte de falla o anomalía. Esta notificación será realizada por el Comitente o el ferrocarril 
a un número de teléfono designado por el Oferente al cual podrán comunicarse las 24 horas del día 
los 365 días de año. Una vez detectado el problema, el Oferente deberá solucionarlo a la brevedad a 
los fines de dejar operativos los sistemas o la infraestructura afectada. Luego deberá remitir un 
informe a la Inspección de Obra detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y 
especificando cuales fueron los trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta 
metodología permanecerá vigente durante todo el periodo de garantía establecido. 



RECEPCIÓN DEFINITIVA 


Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, 
conjuntamente con la Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para 
asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente. 

Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas 
establecidas para la Recepción Provisoria. 

El personal y elementos de medición y verificación necesarios para 
efectuar las comprobaciones serán provistos sin cargo por la Contratista, tanto para la Recepción 
Provisoria como para la Definitiva. 

Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de 
Recepción Definitiva, que será firmada por ambas partes, En caso contrario, se obrará en la misma 
forma que lo dispuesto para la Recepción Provisoria. 

CLÁUSULA VIGÉCIMA PRIMERA : SEGUROS. 

21.1. En los casos en que las actividades que demande la prestación 
del servicio y/o ejecución de obra, objeto de la presente Licitación, encuadren en el marco de la Ley 
N° 25.675 y sus normas complementarias y reglamentarias, el oferente deberá presentar 
conjuntamente con su oferta una constancia expedida por una compañía aseguradora debidamente 
habilitada para brindar la garantía exigida por el Artículo 22 de la Ley N° 25.675, por la cual dicha 
compañía de Seguros se compromete a otorgarle cobertura para el caso de que el oferente resultare 
adjudicatario en la presente Licitación. Asimismo, en caso de corresponder para la presente obra, el 
oferente deberá presentar una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro 
ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del 
servicio y/o ejecución de obra correspondiente, todas las medidas preventivas, recaudos 
ambientales y acciones necesarias para disminuir el eventual riesgo, de forma tal de asegurar la 
vigencia de la cobertura. 

21.2. En caso de corresponder a la presente Obra, el Adjudicatario 
deberá acreditar la constitución del Seguro Ambiental Obligatorio, mediante la presentación de la 
póliza y los respectivos comprobantes de pago de la prima. El Seguro Ambiental Obligatorio deberá 
encontrarse vigente durante todo el Contrato. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya 
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza, en los términos 
establecidos por la reglamentación aplicable a la misma. En la póliza deberá indicarse que el 
Adjudicatario reviste el carácter de 'Tomador" y que el "Asegurado" es el ESTADO NACIONAL y/o 



Estado Provincial y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 
ESTADO. 


21.3. En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en 
la citada norma para la recomposición del daño, se contemplan situaciones generales de riesgo, 
casos tipo y costos de remediación locales de conformidad con los términos establecidos por la 
reglamentación, sin considerar situaciones particulares que podrían originar aumento de los mismos, 
motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 
única del titular. 


CLÁUSULA VIGÉCIMA SEGUNDA : MULTAS. 

22.1. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas en 
los Artículos 107 y concordante del PBC, ADIF podrá aplicar las sanciones que se enuncian en el 
presente Artículo. 

22.2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista no deberá 
registrar, por razones atribuibles a la misma, disminución en el ritmo de las obras de conformidad al 
Plan de Trabajos aprobado ni otros incumplimientos de gravedad en las obligaciones asumidas como 
así también falta de respuesta a las Órdenes de Servicio que se impartan desde la Inspección de Obra 
y/o el Comitente. 

22.3. Ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones como así 
también frente a la demora en la iniciación y/o terminación de los trabajos respecto de cada una de 
las etapas en que se subdivide la obra de conformidad al Plan de Trabajos aprobado, ADIF podrá 
imponer a la Contratista una multa equivalente al 0.5 %o (CERO PUNTO CINCO POR MIL) del precio 
total del Contrato redeterminado por cada día de retardo. 

Para el caso que la Contratista hubiese recuperado el atraso 
indicado y se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad al Plan de 
Trabajos vigente, ADIF podrá suspender la aplicación de la multa indicada precedentemente y/o 
dejarla sin efecto. 


22.4. El incumplimiento del Plazo de Finalización de los trabajos 
implicará la aplicación de una multa equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del valor del contrato por 
día corrido de atraso. 


22.5. En cualquier caso, si cada atraso alcanzara los TREINTA (30) 
DÍAS CORRIDOS, ADIF estará en condiciones de intervenir en la obra con los recursos que considere 
necesarios, por sí o por terceros, para acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que 
correspondiera aplicar. 



22.6. Si el atraso alcanzara los SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, ADIF 
estará en condiciones de proceder a la rescisión del contrato en los términos del Artículo 98,1 inciso 
d) del PBC. 


22.7. En ningún caso, el monto total acumulado por aplicación de 
multas y/o penalidades superará el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉCIMA TERCERA : EFECTOS JURÍDICOS DEL 
LLAMADO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

23.1. El Oferente y lo Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de 
dejar sin efecto la presente Licitación en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea 
en forma total o parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier 
naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO y/o el ESTADO 
NACIONAL. 


En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de 
noviembre de 2017. 


Ing. Guillermo Fiad 


Ing. José Luis Carreras 


Ing. Federico Ezequiel Ulla 



Apéndice 7 Planillas de Computo Métrico 



Planillas de Computo Métrico 


1. Movilización e Instalación del Obrador 


Adoptado 


[un] 


3 


2. Desbosque, Destronque, Desmalezado y Limpieza de Zona de Vía 


Longitud Proyecto [m] 

147.000 

Ancho de Zona de Via [m] 

30 

Superficie [m2] 

4.410.000 

Superficie [ha] 

441 


Adoptado 


[ha] 


441 


3. Desarme, Retiro de Vía, Clasificación del Material y Disposición Final 


Longitud Proyecto [m] 


147.000 


Adoptado 


[m] 


147.000 


4. Replanteo Topográfico 


Longitud Proyecto [m] 


147.000 


Adoptado 


[m] 


147.000 


5. Movimiento de Suelos 

5,1 Conformación y Perfilado de la Plataforma 


Longitud Proyecto [m] 


147.000 


Adoptado 


[m] 


150.000 


6. Provición de Materiales 


6,1 Provición de Balasto Grado Al 


Longitud Proyecto [m] 

147.000 

Cantidad por Metro [ton/m] 

3,30 

Peso de Balasto [ton] 

533.610 


(según ADIFSE) 
(+10% imprevistos) 


Adoptado 


[ton] 


534.000 









































6,2 Provición de Durmientes de H°A' 


Longitud Proyecto [m] 

147.000 

Durmientes por km [un/km] 

1.500 

Durmientes [un] 

231.525 


(+5% imprevistos) 


Adoptado 


[un] 


232.000 


6,3 Provición de Rieles 


Longitud Proyecto [m] 

147.000 

Estaciones 

16 

Longitud Desvíos de Cruce [m] 

800 

Longitud Total Desvíos de Cruce [m] 

12.800 

Longitud Total de Vias [m] 

159.800 

Longitud Total de Rieles [m] 

319.600 

Longitud de Tramo RLS [m] 

36 

Rieles de 36m [un] 

4.661 


Adoptado 


[un] 


4.500 


7 Montaje, Soldadura, Liberación de Tensiones y Mecanizado de Vía 


Longitud Total de Vía [m] 


159.800 


Adoptado 


[m] 


160.000 


8 Aparatos de Vía 


Estaciones 

16 

Aparatos de Vía por Estación 

4 

Aparatos de Vía por Ramales 

5 

Aparatos de Vía Totales 

69 


(2x AdV Vía Ppal. a Vía Sec. + 2x Vía Sec. a Vía de Carga) 
(a Alta Gracia, 2x a V. del R., a Rio IV, a Las Rosas ) 


Adoptado 


[un] 


70 


9 Mejoramiento de Pasos a Nivel Vehicular 

9,1 PaN con Barreras Automáticas 


PaN a Renovar con Barreras Automáticas 


40 


(desde planilla de recomendación de PaN) 


Adoptado 


[un] 


40 


Nota: Se consideran también los PaN a mejorar con Pasos bajo Nivel, a ejecutar en una etapa posterior. 

9,2 PaN con Semáforos Fonoluminosos 


PaN a Renovar con Semáforos Fonolum. 


19 


(desde planilla de recomendación de PaN) 


Adoptado 


[un] 


19 





















































9,3 PaN con Señalización Pasiva 


PaN a Renovar con Señalización Pasiva 


7 


(desde planilla de recomendación de PaN) 


Adoptado 


[un] 


7 


10 Obras de Arte 


Total de Alcantarillas y Puentes L<5mts 

60 

% de Renovación 

75% 

Alcantarillas a Mantener 

15 

Alcantarillas a Renovar 

45 


(desde planilla de recomendación de OdA) 


10,2 Mantenimiento de Alcantarillas y Puentes L<5mts 


Adoptado 

[un] 

15 


10,3 Renovación de Alcantarillas - Tipo 1 y II 

Adoptado 

[un] 

45 



12 Construcción de Estaciones/Apeaderos 


Estaciones [un] 

11 

Apeaderos [un] 

5 


Adoptado 

[m] 

11 

Adoptado 

[m] 

5 


Estaciones 

Apeaderos 

































Apéndice 8 Planillas de Análisis de Costos 



Planillas de Análisis de Costos 


Incidencia de Rubros: Renovación de Vía 


(precio de obra) 
(costo de obra) 


Calculo Auxiliar 


Item 

Descripción 

Monto Total 
[USD] 

Precio Total 

[$i 

% Incidencia 

Cantidad 

(Computo) 

Precio Unitario 

[$i 

1 

Movilización e instalación del obrador 

1.852.200 

32.413.500 

2,0% 

3 

10.804.500 

2 

Desbosque, destronque, desmalezado y limpieza de zona de vía 

3.704.400 

64.827.000 

4,0% 

441 

147.000 

3 

Desarme, retiro de vía, clasificación del material y disposición final 

6.482.700 

113.447.250 

7,0% 

147.000 

772 

4 

Replanteo topográfico 

2.778.300 

48.620.250 

3,0% 

147.000 

331 

5 

Movimiento de suelos 






5,1 

Conformación y perfilado de la plataforma 

16.669.800 

291.721.500 

18,0% 

147.000 

1.985 

6 

Provisión de Materiales 






6,1 

Provisión de Balasto Grado Al 

3.704.400 

64.827.000 

4,0% 

534.000 

121 

6,2 

Provisión de Durmientes de H°A° 

8.334.900 

145.860.750 

9,0% 

232.000 

629 

6,3 

Provisión de Rieles 

2.315.250 

40.516.875 

2,5% 

4.500 

9.004 

7 

Montaje, soldadura, liberación de tensiones y mecanizado de vía 

32.413.500 

567.236.250 

35,0% 

160.000 

3.545 

8 

Aparatos de vía 






8,1 

Instalación de aparato de vía 

3.704.400 

64.827.000 

4,0% 

70 

926.100 

10 

Obras de arte 






10,2 

Mantenimiento de alcantarillas y puentes L<5mts 

3.241.350 

56.723.625 

3,5% 

15 

3.781.575 

10,3 

Renovación de alcantarillas 

6.482.700 

113.447.250 

7,0% 

45 

2.521.050 

11 

Construcción de Cerramientos 

926.100 

16.206.750 

1,0% 

1 

16.206.750 

Total 

92.610.000 

1.620.675.000 

100,0% 




Longitud de Tramo [m] 

147.000 

Costo Global Promedio [USD] 

1.000.000 

Costo Global Promedio [USD] 

630.000 

Tasa de Cambio [$/USD] 

17,50 




































9 Mejoramiento de Pasos a Nivel Vehicular 

9,1 PaN con Barreras Automáticas 


Licitación 

Fecha 

Monto Global 

[$i 

Cotización [$/USD] 

Monto Global 
[USD] 

Unidades 

Monto Unitario 

[$i 

ADIF N2 LP31/2016 

feb-17 

4.622.327 

15,475 

298.696 

1 

5.227.187 

ADIF NB LP11/2016 

ene-17 

8.260.744 

15,8985 

519.593 

2 

4.546.436 

Promedio 

4.886.812 


Adoptado $ 


4.890.000 


9,2 PaN con Semáforos Fonoluminosos 


Adoptado 


$ 


1.470.000 


(50% Barreras Automáticas) 


9,3 PaN con Señalización Pasiva 


Adoptado 


$ 


240.000 


(5% Barreras Automáticas) 


11 Obras de Arte 

11,1 Mantenimiento de Puentes Existentes L>5MTS 


Licitación 

Fecha 

Monto Global 

[$i 

Cotización [$/USD] 

Monto Global 
[USD] 

Unidades [m] 

Monto Unitario 

[$] 

Monto Global 

[$] 

ADIF N° 53/2016 

nov-16 

50.539.129 

15,8665 

3.185.273 

678 

82.216 

32.146.354 

ADIF N° 54/2016 

abr-17 

67.967.532 

15,3885 

4.416.774 

1108 

69.760 

27.275.973 







Promedio 

75.988 

29.711.164 

Adoptado 

$ 

29.700.000 


U. Proyecto [m] 

391 













































12 Construcción de Estaciones/Apeaderos 

12,1 Estaciones 


Obra Similar 

Fecha 

Monto Global 

[$i 

Cotización [$/USD] 

Monto Global 
[USD] 

Unidades 

Monto Unitario 

[$i 

ADIF NB LP08/2017 - Renglón 9 

jun-17 

77.041.602 

16,6 

4634917,727 

2 

40.555.530 

ADIF NB LP38/2015 

ago-16 

19.468.526 

14,9 

1304318,962 

1 

22.825.582 

ADIFNB 44/2014 

ene-16 

12.802.892 

13,9 

921668,1406 

1 

16.129.192 

Promedio 

26.503.435 


Adoptado $ 

26.500.000 

12,2 Apeaderos 





Adoptado 

$ 7.950.000 

(30% Estaciones) 


Material Rodante 


Modelo 

Monto Unitario 
[USD] 

Monto Unitario 

[$] 

MATERFER CMM 400-2 (M-R-R-R) 

2.500.000 

43.750.000 























Apéndice 9 Planos 
Listado de Planos 

• Planimetría General y por Tramos. 

• Planos de Relevamiento. 

• Planialtimetria de Proyecto. 

• Perfil Tipo de Vía, Gálibo y Riel. 

• Planos Tipo de Pasos a Nivel. 

• Planos Tipo de Estaciones y Apeaderos. 

• Planimetría de Cuencas. 

• Planos Tipo de Alcantarillas. 




Planimetría General y por Tramos 
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Planos de Relevamiento. 


Laminado - Planimetría - Relevamiento.dwg 
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Planialtimetria de Proyecto. 


Laminado - Planialtimetría - Villa María.dwg 
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CAMA DE RIELES! SEflÚN SEGÚN PLANO 
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CERRAMIENTO SEGÚN PLANO 
FCGB-PAN-DET-CER 


- SE CUMPLIMENTARÁ EN UN TODO LO INDICADO EN LA NORMATIVA 7/81 Y REGLAMENTACIONES POSTERIORES. 

- EN TODOS LOS PASOS A NIVEL SE COMPLETARAN LOS CERRAMIENTOS DE LA ZONA DE VÍAS DEL MISMO 
UPO A LOS EXISTENTES QUE NO PERMITAN EL ACCESO A LA MISMA. 

- TODOS LOS PASOS A NIVEL QUE REQUIERAN PASOS PEATONALES, LAS SENDAS CORRESPONDIENTES EN LA 
ZONA DE VlA SE REALIZARÁN CON PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE ESTABILIZADO GRANULAR. 

- PARA EL CASO DE CRUCES SIN SENDAS PEATONALES QUE NO REQUIEREN LABERINTOS SE COMPLETARAN 
ESTOS SECTORES CON EL CERRAMIENTO CORRESPONDIENTE. 

- PARA EL CASO DE CRUCES CON CALZADAS DE TIERRA SE RESPETARÁ LA COLOCACIÓN DE LA CAMA DE 
RIELES Y RELLENO CON PIEDRA PARTIDA 3/2Qmm HASTA NIVEL SUPERIOR DE RIEL 

- EN AQUELLOS PASOS A NIVEL QUE NO CUENTAN CON SENDAS PEATONALES DEBERA COLOCARSE CUÑA DE 
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DETALLE CAMA DE RIELES (PAN Tierra / PAN Asfalto) 


PAN Asf: ESTABILIZADOR GRANULAR 
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DETALLE A 


TIRANTE DE QUEBRACHO COLORADO 
V PRODUCIDO DE PRIMERA CLAVADURA 
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BULONES CON TUERCA, ARANDELA 
ELÁSTICA Y PLANA 19 X 38 


4 * 




V PLANCHUELA DE 4" X 3/8" 


ESC. 1:20 


CORTE TRANSVERSAL A-A 

ESC. 1:20 


GUARDAGANADO - PLANTA 

ESC. 1:20 


PLANCHUELA DE 4" X 3/8" AGUJEREADA 
UNIDA POR SOLDADURA DE ARCO 
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